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			RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2025, del Viceconsejero de Medio Ambiente, por la que se formula declaración de impacto ambiental y se concede autorización ambiental integrada a la instalación de tratamiento de purines para su transformación en biometano y biofertilizante, promovida por Verdalia Bio Karrantza, S.L.U. en B.º Torcachas, Pol. 13, Parc. 44, 45, 46 y 47, 48891 Karrantza Harana / Valle de Carranza (Bizkaia).

			ANTECEDENTES DE HECHO

			Con fecha 9 de marzo de 2023 Verdalia Bio Karrantza, S.L.U. completó la documentación para la solicitud, ante este Órgano Ambiental, de la autorización ambiental integrada y la preceptiva declaración de impacto ambiental para el proyecto de instalación de tratamiento de purines para su transformación en biometano y biofertilizante en B.º Torcachas, POL. 13, PARC. 44, 45, 46 y 47, 48891 Karrantza Harana / Valle de Carranza (Bizkaia) de conformidad con lo dispuesto en la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi, la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre. La documentación completa es la siguiente:

			• Datos administrativos.

			• Planos.

			• Proyecto Técnico y Estudio de Impacto Ambiental.

			• Resumen no técnico.

			• Informe de compatibilidad urbanística de la actividad emitido por el ayuntamiento de Karrantza Harana / Valle de Carranza el 31 de enero del 2023.

			• Solicitud fin de condición de residuo.

			Una vez constatada la suficiencia de la documentación aportada, de acuerdo con el artículo 15.5 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre y el artículo 36 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, mediante Anuncio de 5 de abril de 2024 del Director de Calidad Ambiental y Economía Circular, se acordó someter a información pública, por un periodo de 30 días hábiles, el proyecto promovido por Verdalia Bio Karrantza, S.L.U., en orden a la presentación de cuantas alegaciones se estimasen oportunas, procediéndose a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco y en el Tablón Electrónico de Anuncios del Gobierno Vasco con fecha 15 de abril de 2024.

			Una vez culminado el trámite de información pública, se constata que no se han presentado alegaciones.

			En aplicación de lo dispuesto en los artículos 37, 38 y 39 del texto refundido de la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi, la entonces Dirección de Calidad Ambiental y Economía Circular del Gobierno Vasco solicitó con fecha de 18 de abril de 2024 informes al Ayuntamiento de Karrantza Harana / Valle de Carranza, a la Dirección de Agricultura de la Diputación Foral de Bizkaia, al Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario (Neiker), a URA-Agencia Vasca del Agua, a Eguzkizaleak, a Ekologistak Martxan, a la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco, a la Dirección de Salud Pública y Adicciones de Bizkaia del Gobierno Vasco, a la Dirección de Calidad e Industrias Agroalimentarias del Gobierno Vasco, a la Dirección de Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco y al Servicio de Residuos no peligrosos de la Dirección de Calidad Ambiental y Economía Circular del Gobierno Vasco.

			Con fecha 26 de abril del 2024 se recibió informe de la Dirección de Patrimonio Cultural; el 30 de abril del 2024 se recibió informe del Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario (Neiker); el 3 de mayo del 2024 se recibió informe de la Dirección de Salud Pública y Adicciones de Bizkaia; el 6 de mayo del 2024 se recibió requerimiento por parte de URA-Agencia Vasca del Agua para que Verdalia Bio Karrantza, S.L.U. modificara el proyecto para que el vertido de las aguas pluviales, que inicialmente se infiltraban directamente al terreno, se canalizasen al arroyo de Las Fuentes, previo tratamiento en separador de hidrocarburos, condicionando el poder emitir su informe a la realización de dicho cambio; el 20 de mayo del 2024 se recibió informe de la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología.

			Debido a este requerimiento por parte de URA, Verdalia Bio Karrantza, S.L.U. envió el 14 de mayo del 2024 la modificación de parte del proyecto presentado al objeto de modificar el vertido de las aguas pluviales con los cambios en la infraestructura que eso conllevaba.

			Por ello, mediante anuncio del Director de Calidad Ambiental y Economía Circular del 3 de junio del 2024, se vuelve a someter a información pública, el proyecto técnico y estudio de impacto ambiental presentado por la empresa Verdalia Bio Karrantza, S.L.U., por un periodo de 30 días hábiles, en orden a la presentación de cuantas alegaciones se estimasen oportunas, procediéndose a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco y en el Tablón Electrónico de Anuncios del Gobierno Vasco con fecha 10 de junio de 2024.

			Una vez culminado el trámite de información pública, se constata que no se han presentado alegaciones.

			El 12 de junio del 2024 se solicitan de nuevo informes al Ayuntamiento de Karrantza Harana / Valle de Carranza, a la Dirección de Agricultura de la Diputación Foral de Bizkaia, a URA-Agencia Vasca del Agua, a Eguzkizaleak, a Ekologistak Martxan, a la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología, a la Dirección de Salud Pública y Adicciones de Bizkaia, a la Dirección de Calidad e Industrias Agroalimentarias, a la Dirección de Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco y al Servicio de Residuos no peligrosos de la Dirección de Calidad Ambiental y Economía Circular.

			En aplicación del artículo 38 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, con fecha 9 de enero del 2025 el órgano sustantivo remitió los informes recibidos en los trámites anteriores para su consideración en la redacción, en su caso, de la nueva versión del proyecto y del estudio de impacto ambiental.

			Con fecha 9 de enero del 2025 el promotor remite escrito el que señala que no es necesario modificar el proyecto ni el estudio de impacto ambiental presentado, pero que se tienen en cuenta ciertas consideraciones recogidas de los informes recibidos.

			Con fecha 21 de enero de 2025, en aplicación del artículo 40 de la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi, el expediente fue puesto a disposición de Verdalia Bio Karrantza, S.L.U.

			Con fecha 24 de enero de 2025, Verdalia Bio Karrantza, S.L.U. presenta alegaciones que de forma resumida se recogen en el Anexo de Análisis de las alegaciones de Verdalia Bio Karrantza, S.L.U. en el trámite de audiencia de la presente Resolución junto con las observaciones de este Órgano respecto a las mismas.

			

			FUNDAMENTOS DE DERECHO

			De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 10/2021, de Administración Ambiental de Euskadi, constituye el objeto de la misma establecer el marco normativo para la protección, conservación y mejora del medio ambiente en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

			La norma regula la ordenación de las actividades con incidencia en el medio ambiente bajo la premisa de simplificación y unificación de los procedimientos administrativos previstos en la normativa sectorial de protección del medio ambiente, integrando las condiciones y requisitos que en la misma se establecen y eliminando los obstáculos jurídicos y administrativos al desarrollo de las actividades.

			Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, constituye el objeto de la misma evitar o, cuando ello no sea posible, reducir y controlar la contaminación de la atmósfera, del agua y del suelo, mediante el establecimiento de un sistema de prevención y control integrado de la contaminación, con el fin de alcanzar una elevada protección del medio ambiente en su conjunto.

			Además de las actividades que se desarrollan en la instalación y enumeradas en el Anejo 1 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, en la presente autorización se integran todas las actividades que aun sin estar enumeradas en dichos anejos, se desarrollan en el lugar del emplazamiento de la instalación cuya actividad motivó su inclusión en el ámbito de aplicación de dicha Ley, que guardan relación técnica con dicha actividad y que pueden tener repercusiones sobre las emisiones y la contaminación que se vaya a ocasionar.

			De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, de prevención y control integrados de la contaminación el proyecto de tratamiento de purines para su transformación en biometano y biofertilizante promovido por Verdalia Bio Karrantza, S.L.U. en Karrantza Harana / Valle de Carranza, está incluido en el Anexo I, 5.4a), al igual que en el Anexo I.A, 5.4a), de la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi, por lo que debe obtener la autorización ambiental integrada para poder ejercer dicha actividad.

			De acuerdo con la documentación remitida, el proyecto se encuentra incluido dentro de los supuestos del Anexo II.E (proyectos que deben someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada) de la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi, concretamente en el epígrafe 9.b): «Instalaciones de eliminación o valorización de residuos, si la actividad se realiza en el exterior o fuera de zonas industriales». Sin embargo, de acuerdo con el apartado 4 del Anexo II.D. (proyectos que deben someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria), el promotor solicita el sometimiento a evaluación de impacto ambiental ordinaria con objeto de integrar dicho trámite con el de la Autorización Ambiental Integrada, en aras a reducir plazos de tramitación. Por ello, en aplicación de lo dispuesto en la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, el proyecto mencionado promovido por Verdalia Bio Karrantza, S.L.U. se somete al procedimiento de evaluación ambiental ordinaria.

			La presente autorización mantiene como finalidad básica, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, la fijación de todas aquellas condiciones que garanticen el cumplimiento del objeto de la norma por parte de las instalaciones incluidas en su ámbito de aplicación, a través de un procedimiento que asegure la coordinación de las distintas Administraciones Públicas que deben intervenir en la concesión de dicha autorización para agilizar trámites y reducir las cargas administrativas de los particulares, a la par que viene a integrar en un solo acto de intervención administrativa las autorizaciones ambientales previstas en la legislación en vigor.

			En el caso de Verdalia Bio Karrantza, S.L.U. tales autorizaciones se circunscriben, entre otras determinaciones de carácter ambiental, a las referidas a la producción y gestión de residuos, vertidos al dominio público hidráulico y emisiones a la atmósfera constatando la participación en el expediente, a través de la emisión de los preceptivos informes, de otras administraciones y organismos competentes.

			De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29 del citado texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, el procedimiento para el otorgamiento de autorización ambiental integrada prevalecerá sobre cualquier otro medio de intervención administrativa en la actividad de los ciudadanos que puedan establecer las Administraciones competentes para el ejercicio de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. A estos efectos, la autorización ambiental integrada será, en su caso, vinculante para la autoridad local cuando implique la denegación del ejercicio de las actividades o la imposición de medidas correctoras, así como en lo referente a todos los aspectos medioambientales recogidos en el artículo 22.

			El artículo 37 de la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi, establece que el procedimiento de autorización ambiental integrada sustituirá en todos sus trámites al procedimiento de licencia de actividad clasificada.

			De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 10/2021, de Administración Ambiental de Euskadi, esta autorización precederá, en todo caso, a la construcción, montaje o traslado de las instalaciones, y se adaptará a las modificaciones que se produzcan en las instalaciones.

			En aplicación, asimismo, de lo dispuesto en el artículo 11.4 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, y el artículo 14 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, las Comunidades Autónomas dispondrán lo necesario para posibilitar la inclusión en el procedimiento de otorgamiento de la autorización ambiental integrada de las actuaciones en materia de evaluación de impacto ambiental u otras figuras de evaluación de impacto ambiental previstas en la normativa autonómica, cuando así sea exigible y la competencia para ello sea de la Comunidad Autónoma.

			Igualmente, de acuerdo con el artículo 43 punto 4 de la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi la actividad sujeta a autorización ambiental integrada que se encuentre sometida a evaluación de impacto ambiental ordinaria, contendrá los aspectos propios de la declaración de impacto ambiental. En el artículo 78 de la citada Ley 10/2021, de 9 de diciembre, se indica que la declaración de impacto ambiental contendrá el resumen de los principales hitos del procedimiento y determinará si procede o no, a los efectos ambientales, la realización del proyecto y, en su caso, las condiciones en las que puede desarrollarse, incluyendo las medidas protectoras, correctoras y compensatorias y de seguimiento que deban adoptarse.

			En aplicación de lo dispuesto en el artículo 76.1 de la citada Ley 10/2021, de 9 de diciembre, serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria los proyectos que se encuentran en el ámbito de la evaluación ambiental de acuerdo con el Anexo II.D.

			En aplicación, asimismo, de lo dispuesto en el artículo 23.a) de la citada Ley 10/2021, de 9 de diciembre, cuando la competencia para emitir la declaración de impacto ambiental corresponda al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco y la actividad se encuentre sometida al régimen de autorización ambiental integrada el procedimiento de autorización ambiental integrada y el procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria se integrarán. Asimismo, el contenido de la declaración de impacto ambiental formará parte de la autorización ambiental integrada emitiéndose ambos pronunciamientos en el mismo acto administrativo.

			En cumplimiento de las previsiones contempladas en el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, el Órgano Ambiental ha adoptado las medidas encaminadas a una efectiva inclusión de las actuaciones en materia de evaluación de impacto ambiental en el procedimiento de autorización ambiental integrada. En este sentido, en los trámites del citado procedimiento se ha considerado de forma integrada el conjunto de los posibles impactos derivados del proyecto en orden a determinar la viabilidad del mismo desde la perspectiva de la normativa de evaluación de impacto ambiental y la referida al resto de las prescripciones medioambientales contenidas en el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre. Dicha integración encuentra nuevamente su reflejo en la valoración global del proyecto que antecede a la propuesta de Resolución de otorgamiento de autorización ambiental integrada. La presente Resolución viene a incorporar el resultado del mentado proceso de evaluación de impacto ambiental a su contenido a través de la formulación, en su apartado Primero, de una declaración de impacto ambiental de carácter favorable que viene a pronunciarse, a los solos efectos ambientales, sobre la viabilidad del proyecto en la ubicación elegida, fijando las condiciones en las que el mismo debe realizarse, condiciones que vienen a formar un todo coherente con las medidas correctoras que deben imponerse al citado proyecto como consecuencia de la concreta aplicación del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre.

			Por último, en orden a determinar los valores límite de emisión de las sustancias contaminantes que puedan ser emitidas por la instalación, así como otras condiciones para la explotación de la misma a fin de garantizar una elevada protección del medio ambiente en su conjunto, en la formulación de la presente Resolución se ha tenido en cuenta, tanto el uso de las mejores técnicas disponibles, como las medidas y condiciones establecidas por la legislación sectorial aplicable. En particular se ha considerado la Decisión de Ejecución (UE) 2018/1147 de la Comisión de 10 de agosto de 2018 por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en el tratamiento de residuos, de conformidad con la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo.

			En virtud de todo lo hasta aquí expuesto, una vez analizados los informes obrantes en el expediente, se suscribió la Propuesta de Resolución, a la que se incorporaron las condiciones aplicables a la actividad tratamiento de purines para su transformación en biometano y biofertilizante promovida por Verdalia Bio Karrantza, S.L.U. y todo ello sin perjuicio de lo que resultare del trámite de audiencia contemplado en el artículo 15.8 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre.

			Culminadas, de acuerdo con lo expuesto, las tramitaciones arriba referidas, se ha cumplido el trámite de audiencia contemplado en el artículo 40 de la Ley 10/2021, de Administración Ambiental de Euskadi.

			Esta Viceconsejería de Medio Ambiente es competente para dictar la presente Resolución en virtud de lo dispuesto en el Decreto 410/2024, de 3 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento Industria, Transición Energética y Sostenibilidad.

			Vistos la propuesta de Resolución de fecha 21 de enero del 2025 de esta Viceconsejería; la Ley 10/2021, de Administración Ambiental de Euskadi; el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre; el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002 de prevención y control integrados de la contaminación; la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental; la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular; el Decreto 410/2024, de 3 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento Industria, Transición Energética y Sostenibilidad; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás normativa de aplicación.

			RESUELVO:

			Primero.– Formular declaración de impacto ambiental para el proyecto de Verdalia Bio Karrantza, S.L.U. para la instalación de tratamiento de purines para su transformación en biometano y biofertilizante en B.º Torcachas, POL. 13, PARC. 44, 45, 46 y 47, 48891 Karrantza Harana / Valle de Carranza (Bizkaia) con las condiciones establecidas en los anexos de la presente Resolución.

			Segundo.– Conceder a Verdalia Bio Karrantza, S.L.U. con domicilio social en Maria de Molina 40, 3 Planta, 28006 Madrid, Spain y CIF: B72590631 autorización ambiental integrada para el proyecto de instalación de tratamiento de purines para su transformación en biometano y biofertilizante en B.º Torcachas, POL. 13, PARC. 44, 45, 46 y 47, 48891 Karrantza Harana / Valle de Carranza (Bizkaia) con las condiciones establecidas en los anexos a la presente Resolución.

			Tercero.– Imponer las condiciones y requisitos establecidas en los anexos a la presente Resolución para las obras de acondicionamiento de la instalación, la explotación y el cese de la actividad de tratamiento de purines para su transformación en biometano y biofertilizante promovida por Verdalia Bio Karrantza, S.L.U. en el término municipal de Karrantza Harana / Valle de Carranza (Bizkaia).

			Cuarto.– Asignar el código de registro AAI00452 y el NIMA 4820218236 a la instalación explotada por Verdalia Bio Karrantza, S.L.U. en B.º Torcachas, POL. 13, PARC. 44, 45, 46 y 47, 48891 Karrantza Harana / Valle de Carranza (Bizkaia) y cuya ubicación es: UTM (ETRS89) 30N, X: 474265.5, Y: 4787083.8.

			Quinto.– Los códigos de autorización-inscripción vinculados a esta autorización ambiental integrada, serán los que aparecen en la aplicación informática puesta a disposición por parte de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Entre ellos, los códigos de autorización-inscripción del Registro de Producción y Gestión de Residuos serán los que se deberán utilizar para cumplimentar la documentación de traslado de residuos.

			Sexto.– La vigencia de la presente autorización y el inicio de la gestión de residuos autorizada en la misma quedan condicionados a la verificación previa, en el transcurso de la visita de inspección a realizar por los servicios técnicos adscritos a este órgano ambiental, de que las instalaciones están construidas y equipadas de conformidad con el proyecto presentado y con lo dispuesto en la presente Resolución, así como en el artículo 33.7 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

			La instalación no podrá ponerse en marcha de forma efectiva hasta que no se haya declarado la conformidad de la autorización ambiental integrada. No obstante, se permitirá un periodo de puesta en marcha en periodo de pruebas, con una duración máxima de cinco meses, en el que se procederá a verificar, entre otros extremos, la eficacia de las medidas correctoras. Durante este periodo se realizarán las mediciones establecidas en la sección de las condiciones particulares de esta autorización, cuyos resultados se remitirán a este Órgano con anterioridad a la visita de inspección anteriormente citada.

			

			Séptimo.– El plazo para el inicio de la actividad a la que se le ha otorgado la autorización ambiental integrada es de cinco años.

			El titular de la instalación podrá llevar a cabo la actividad sin perjuicio de la obtención del resto de autorizaciones o remisión de declaraciones responsables o comunicaciones sectoriales que sean legalmente exigibles.

			Octavo.– Requerir a Verdalia Bio Karrantza, S.L.U. que dé respuesta a los siguientes aspectos en los plazos definidos a continuación:

			• Finalizada la construcción de la instalación, cuando las instalaciones se encuentren habilitadas para su inicio, debiendo contar, en su caso, con las licencias, autorizaciones, comunicaciones o inscripciones en registros sectoriales que procedan, y con carácter previo al inicio de la actividad:

			– Presentación a este Órgano, así como al ayuntamiento, del certificado suscrito por una persona técnica competente, según el tipo de actividad objeto de autorización, que acredite que las instalaciones se ajustan al proyecto aprobado y que se ha cumplido el condicionado fijado en la autorización ambiental integrada.

			– Proyecto «as built»; se deberán incorporar datos de los focos de emisión atmosférica (altura, diámetro y coordenadas), así como las coordenadas de los puntos de vertido de aguas.

			– Seguro de responsabilidad civil según lo establecido en esta Resolución.

			– Análisis de riesgos ambientales (ARA) y, en su caso, documentación acreditativa de la constitución de la garantía financiera de la normativa de responsabilidad medioambiental.

			– Informe único de suelos:

			○ Informe de situación de suelo en base al proyecto «as built».

			○ Informe base.

			○ Control y seguimiento de suelos y aguas subterráneas.

			– Justificación de presentación de los requisitos solicitados por la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología en su informe.

			– Documento refundido del Programa de Vigilancia Ambiental.

			– Información acreditativa del cumplimiento de las condiciones del apartado de la Declaración de fin de la condición de residuo descrito en la Sección CP-Gestión de Residuos y CG-Gestión de Residuos.

			– Modelización acústica de las inmisiones esperadas (evaluación de los índices acústicos Lk,d, Lk,e y Lk,n), realizada a partir de los datos reales de emisión de los distintos focos de ruido e informe de evaluación acústica de la planta acreditativa del cumplimiento de los valores límite de emisión establecidos.

			• En un plazo de 6 meses desde la fecha de inicio de actividad:

			– Contratos de tratamiento emitido por un gestor autorizado de los residuos no peligrosos y peligrosos generados.

			

			– Informe de ECA de los focos de emisión a la atmósfera.

			– Estudio olfatométrico.

			– Plan de gestión de olores.

			– Plan de producción y gestión de digestatos.

			Toda esta documentación requerida se aportará a través de Mi Carpeta dentro del expediente AAI00452_SOL_2023_001. Si este expediente ya estuviese cerrado, se abrirá un expediente de Aporte de documentación mediante la aplicación informática puesta a disposición de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi mencionando que es documentación vinculada al expediente de solicitud inicial mencionado.

			La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial de cualquier dato, manifestación o documento que se incorpore o acompañe a la comunicación o su no presentación determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas que en su caso concurran.

			Noveno.– Las medidas protectoras y correctoras se ejecutarán de acuerdo con lo previsto en la documentación presentada por el promotor ante esta Viceconsejería de Medio Ambiente, de acuerdo con la normativa vigente y con lo establecido en los siguientes anexos. Además, estas medidas protectoras y correctoras, así como el programa de vigilancia ambiental, podrán ser objeto de modificaciones, incluyendo los parámetros que deben ser medidos, la periodicidad de la medida y los límites entre los que deben encontrarse dichos parámetros, cuando la entrada en vigor de nueva normativa o cuando la necesidad de adaptación a nuevos conocimientos significativos sobre la estructura y funcionamiento de los sistemas implicados así lo aconseje. Asimismo, tanto las medidas protectoras y correctoras como el programa de vigilancia ambiental podrán ser objeto de modificaciones a instancias del promotor de la actividad, o bien de oficio a la vista de los resultados obtenidos por el programa de vigilancia ambiental.

			Décimo.– Cualquier cambio o modificación de las instalaciones, deberá ser solicitada o comunicada en el sistema de información ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco a efectos de los artículos 30 y 45 (modificación sustancial) de la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi, incluyendo la información exigida en ambos artículos para cada caso.

			En el caso de la documentación justificativa del carácter no sustancial de una modificación que así considere el promotor, el órgano ambiental procederá a su valoración y calificará la modificación solicitada declarándola sustancial o no sustancial.

			Junto con la solicitud o comunicación de los cambios o modificaciones a realizar, se debe incluir junto con la información requerida para cada caso, el siguiente formulario disponible en la web:

			https://www.euskadi.eus/contenidos/serv_proc_comunicacion/p_comu_20194158899329/procedures/proc_20194158899905/es_def/adjuntos/Formulario_modificaciones.docx

			Asimismo, en los supuestos de modificaciones del proyecto resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 7.1.c) y 7.2.c) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

			En aquellos casos en los que la modificación prevea la ocupación de nuevo suelo y dicho suelo soporte o haya soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo, con carácter previo a la ejecución de la modificación se deberá disponer de la declaración de la calidad del suelo del emplazamiento que se va a ocupar, de acuerdo con lo establecido en la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo.

			Decimoprimero.– Verdalia Bio Karrantza, S.L.U. remitirá a este Órgano Ambiental cualquier modificación de los datos facilitados respecto al titulado superior responsable de las relaciones con la Administración.

			Decimosegundo.– La autorización ambiental integrada tiene una vigencia indefinida, sujeta a revisión periódica por parte del órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco de acuerdo con la cláusula de progreso de las autorizaciones ambientales.

			La revisión de la autorización ambiental integrada se realizará de oficio en cualquiera de los siguientes supuestos:

			a) La contaminación producida por la instalación haga conveniente la revisión de los valores límite de emisión impuestos o la adopción de otros nuevos.

			b) Resulte posible reducir significativamente las emisiones sin imponer costes excesivos a consecuencia de importantes cambios en las mejores técnicas disponibles.

			c) El organismo de cuenca, conforme a lo establecido en la legislación de aguas, estime que existen circunstancias que justifiquen la revisión de la autorización ambiental integrada en lo relativo a vertidos al dominio público hidráulico de cuencas gestionadas por la Administración General del Estado. En este supuesto, el organismo de cuenca requerirá, mediante informe vinculante, al órgano competente para otorgar la autorización ambiental integrada, a fin de que inicie el procedimiento de revisión en un plazo máximo de veinte días.

			d) La seguridad de funcionamiento del proceso o actividad haga necesario emplear otras técnicas.

			e) Así lo exija la legislación sectorial que resulte de aplicación a la instalación o sea necesario cumplir normas nuevas o revisadas de calidad ambiental en virtud del artículo 22.3 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre.

			f) Sea necesario aplicar condiciones complementarias más rigurosas que las que se puedan alcanzar mediante el empleo de las mejores técnicas disponibles, para respetar las normas de calidad medioambiental.

			g) Entrada en vigor de nueva normativa de aplicación.

			h) Necesidad de adaptación a nuevos conocimientos significativos sobre la estructura y funcionamiento del medio, especialmente si se detecta un aumento de fragilidad de los sistemas implicados.

			i) Resultados obtenidos por el programa de vigilancia ambiental u otras observaciones que acrediten cualquier insuficiencia de las medidas protectoras, correctoras o compensatorias implantadas en relación con los impactos ambientales que pudieran producirse.

			j) Cuando del análisis realizado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 44, apartado 1, la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi, se concluya la necesidad de su modificación.

			

			La revisión de la autorización ambiental integrada no dará derecho a indemnización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 44.5 de la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi.

			Decimotercero.– De acuerdo con el artículo 28.1 de la Ley 10/2021, de Administración Ambiental de Euskadi, Verdalia Bio Karrantza, S.L.U. deberá comunicar cualquier transmisión de titularidad que pudiera realizarse respecto a la actividad de tratamiento de purines para su transformación en biometano y biofertilizante objeto de la presente Resolución, en orden a su aprobación por parte de este Órgano Ambiental.

			Decimocuarto.– Serán consideradas causas de caducidad de la presente autorización las siguientes:

			– La no acreditación en plazo del cumplimiento de las condiciones señaladas en el apartado Octavo de la presente Resolución, sin que mediare solicitud de prórroga por el interesado debidamente justificada.

			– El no iniciar la actividad autorizada en la presente Resolución en un plazo de cinco años según lo señalado en el apartado Séptimo de la presente Resolución, sin que mediare solicitud de prórroga por el interesado debidamente justificada.

			– La extinción de la personalidad jurídica de Verdalia Bio Karrantza, S.L.U., en los supuestos previstos en la normativa vigente.

			Decimoquinto.– El incumplimiento de las condiciones establecidas en la presente Autorización ambiental integrada está tipificado como infracción grave, de acuerdo con el artículo 106 de la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi, y podrían dar lugar a las sanciones establecidas en el artículo 108 de la citada norma.

			Decimosexto.– Notificar el contenido de la presente Resolución a Verdalia Bio Karrantza, S.L.U., al Ayuntamiento de Karrantza Harana / Valle de Carranza, a los organismos que han participado en el procedimiento de otorgamiento de la autorización ambiental integrada y declaración de impacto ambiental y al resto de los interesados.

			Decimoséptimo.– Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco y en la sede electrónica del Gobierno Vasco.

			RECURSOS

			Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

			En Vitoria-Gasteiz, a 31 de enero de 2025.

			El Viceconsejero de Medio Ambiente,

			JOSU BILBAO BEGOÑA.
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de excavacion a in de verificar si hubleran podido resultar afectados como consecuencia de
acciones contaminantes y determinar, en funcion de 10 resuados de dicha caracterizacion, la
Via de gestion ms adecuada para los mismos.

) Si en cicha actuacién se prevé un volumen de materiales a excavar superior a 500 m3,
incluyendo las soleras, o se detectara dicha Superacion en el transcurso de la misma sera
precepiva la presentacion de un plan de excavacion selectiva elaborado por una entidad
acreditada en investigacion y recuperacion de a calidad del suelo. E plan de excavacion deberd
contempiar el contenido sefalado Anexo IV del Decreto 20912019, de 26 de diciembre y ser
‘aprobado por el érgano ambiental con carcler previo a su ejecucion.

©) En caso de que el volumen a excavar sea inferor a 500 m’, la comunicacién de
modificacién deber contener Ia siuiente informacion

— Identiicacion de la persona fisica o juidica promotora de la actuacién  del
contratsta que la llvara a cabo.

— Datos de ubicacién del emplazamiento al que afectard a actuacién incluyendo
referencia del Regisiro Adminsiratvo de la Caidad del Suelo

— Descripeion detalada de a actuacién.

— Volumen de materiales que serén excavados incluyendo |

— Identificacion del responsable de as labores de seguimiento ambientaly de fa
elaboracion del nforme final, que deberd ser una entidad acreditada en os supuestos
sefiaiados en este aricuo.

— Fechas previstas para el nicio de la actuacion.

) En cualquiera de los supuestos anferiores, tras la ejecucion de la obra se deberd remitr
n informe final en o que se indiquen los resuliados de

como un informe acreditativo de fa correcta reuiizacién o gestion d los materiales excavados.
Las labores de sequimiento ambiental y el inorme serén realizados por una enfidad acrediada
‘uando el volumen de la excavacion supere los 100 m3.

&) Como noma general se cumpirén los critrios recogidos en Guia de exc
seleciivas en el ambito de 0s suelos contaminados isporible en la siguiente direccion

htps i inobe.eus/pubicaciones/guia-excavaciones- selectivas-en-ambito-suelos-
contaminados-2

) En caso de querer evacuar los excedentes a depsito en vertedero, la caracterizacion se
debers realizar de acuerdo con o establecido en el Decreto 4312009, de 24 de febrero, por el
que se reguia la eliminacion de residuos medante depdsito en verledero Y la ejecucion de
rellenos. Con cardeler general o muesireo se efectuara siguiendo os crterios bésicos a
considerar en e disefio de a campafia de caracterizacion de los materiales a excava recogidos.
n el Anexo IV del Decreto 20812015, de 26 de diciembre, y en apartado 10.2.6 Muesireo «in
Situ de los suclos a excavar de a mencionada guia.

) En caso de querer reutiizar los materisles sobrantes en la misma instalacien, estos
deberén obtener un valor inferio al VIE3 (uso industral) establecido en la Ley 412015, de 25





OEBPS/image/AC20450800114.png
No se autoriza Ia presencia en los vertdos de ninguna de las sustancias pelirosas ncluidas en
los anexos IV o V del Real Detreto 81772015 en concentracien superior al limite de cuanfiicacion
slcanzado por s técnicas analiticas més avanzadas de uso general y que ha de ser, en fodo caso,
igual o inferior a la NCA-MA

* Los vertidos estarén exentos de s6idos gruesos y de materias fotantes.
* No pocrn utizarse técnicas de diucion para alcanzar los valores limite de emisicn.

No se autorizan vertidos de reboses de ferrazas, depdsitos, etc, que constiuirian una purga
encublerta. En caso de exitr deberan decararse y solctar la correspondiente aulorizacién de vertdo.

Ademés, 0s vertidos no serén causa del incumpiimiento de las normas de calidad ambiental del
medio receptor. En caso contraro, el tular estar obiigado a tomar as medidas preventivas necesarias.
para reduci a contaminacién generada y adoptar as medidas correctoras precisas en las nstalaciones.
e depuracién para que, finalmente, los veridos no causen el incumplimiento de dichas normas.

5. Instalaciones de depuracion y evacuacion.
5.1.- Descripcién.
Las instalaciones de depuracién o medidas comectoras de las aguas residuales para el conjunto

de las instalaciones industrales se justaran a la documentacion aportada por la empresa petcionaria
¥ constarén bésicamente de los siguientes clementos:

N04300884 Escorrentias contaminadas — Planta ratamiento purines-Karrantza.

— Desarenador y separador de hidrocarburos Clase 1 con una capacidad de tratamiento
mixima de 900 m3M y desbordamiento en caso de fuertes precipiiaciones que superen ¢l caudal
mxim de tratamiento.

— Punto de control de caudal y caracteristicas del vertdo.
— Punto de vertdo al dominio pilblico hidrdulico: directo a cauce.

E1 tiiar queda obligado a respetar las servidumbres legales vigentes, y en especial a manener
‘expecita a franja de servidumbre de 5 m medidos desde el borde del caucs ocupado por las aguas en
las miéximas crecidas ordinarias. Las arquetas 0 pozos de regisi y demas estructuras hidrauicas que
formen parte de I conduccion de evacuacion del verlido hacia el cauce estarén ubicadas,
prefereniemente, fuera de Ia franja de 5 m de anchura correspondiente a la zona de servidumbre.
legaimente establecida. Si no fuese posible, el ular deber presentar en este Organismo de cuenca
la_comespondente solicitud de_ autorizacisn para la_ejecucién de estas obras en 03 mpresos.
disponibles en la web de esta Confederacion Hidrografica (ww.chcantabrico esisencios/obras-dph-
‘zonas-proteccion).

La conduccién de evacuacién del verlido al cauce se dispondra de tal modo que no provoque:
afecciones al dominio pblico hidréulico ni suponga una obsiruccion al régimen de corrientes en
‘avenidas. Ademis, en su tram fina, Ia conduccion deberd orentarse con seriido favorable al fjo de
Ia corriente de! medio receptor.

No estis autorizado el vertido de aguas residuales a través de eby pass de las instalaciones de.
depuracion.
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€1 fituar de la actividad debera incorporar [a informacion de trasiado a su archivo cronologico y
conservara copia del documento de identiicacion fimada en la que conste la enirega y aceptacién de.
los residuos durante tres aos.

En el caso de los documentos de identifcacion de los raslados de residuos que requieran de
nolificacion previa, e tular e la actvidad dispondia de un plazo maximo de 30 dias desde Ia recepcion
el residuo para remitr dicho documento de identiicacion al 6rgano competente mediante ¢l istema
de gestion de la informacion medioambiental del Departamento de Indusiria, Transicién Energética y
Sostenibildad.

~ Residuos importados de fuera del estado.

En aquellos casos en los que Ios residuos a gestionar procedan de olros Estados se deberd dar
cumplimiento a o establecido en el Reglamento (UE) 2024/1 157 el Pariamento Europeo y el Consefo,
e 11 de abri de 2024, relaivo a los trasiados de residuos, por el que se modifican 1os Reglamentos
(UE) 0125712013 y (UE) 2020/1056, y se deroga el Reglamento (CE) n * 10132006,

Adicionalmente, en aquelios supuestos en que se prevea la iminacion en vertedero bien de los.
residuos a importar, bien de aiguna corrinte signifcativa obierida tras el ratamiento de valorzacién o
eliminacién previsto en I nstalacién e destino de los residuos importados, se deberd reaiza previamente.
una consulta ante este Organo, jusificando a conformidad de los raslados transironterzos previsios con
los objetivos de Ia plaificacien en materia de residuos e la CAPV recogidos en ¢l Plan de Prevencion y
Gestion de residuos de Euskadi 2030,

— Controlde trasiado de residuos peligrosos.

Tanto las condiciones de envasado y embalaje como los medios de transporle a ulizar por o
promotor para el trasiado de sus residuos peligrosos con vehiculos propios por carretera deberdn
cumplr las disposiciones establecidas en la legisiacion vigente sobre el iransporte por carretera de.

En caso de que los residuos pelirosos contempiados en la autorizacién estén contemplados como
mercancias peligrosas de acuerdo al anexo B del Acuerdo Europeo sobre Transporte Infemacional de.
Mercancias Peigrosas por Carretera (ADR) y se reaicen trasiados de los mismos. con vehiculos.
Propis, tanto las condiciones de envasado y embalaje como los medios de transporte a utizar por el
promotor deberén cumpli las isposiciones esiabiecidas on fa egisiacion vigente sobre el ransporte
‘de mercancias pelirosas por carretera.

Entodo caso, atenor e las cantidades de residuos peigrosos a rasladas por unidad de transporte
ylas condiciones de embalaje de las mercancias declaradas por el promoor, las cadas disposiciones
podran imitarse a aquelas establecidas en el apartado 1.1.3.6.2 (exencion parcial por cartidades por
unidad de transporte), y el capitlo 3.4 (exenciones por embalaje en cantidades Imitadas) en el caso.
e que se cumplan las especificaciones recogidas en dichos puntos.

 Control de enirada de residuos.

Se debers llevar un control de los residuos que lleguen a 1a planta para su tratamiento, de forma.
que se garantice que son admisiles en a planta de acuerdo con el condicionado de la autorizacion.

Dicho control consistird en Ia verificacion establecida en e contrato de fratamiento aprobado por
stz Organo Ambiental. En dicho documento se estableceran parametros imiatios y condicionantes
e acepiacion. Dicha veriicacion quedard registrada en un documento de control e entrada.

E1 contrato de tratamiento deberé cumpiir con 1o establecido en el articuo S del Real Decreto
55312020, de 2 de junio, por el que se requla el traslado de residuos en el nteror del teritoro del
Estado y deber contener ene ofras cuestiones: ! ratamiento al que van a ser sometidos los residuos
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En e caso de que s produzca un vertdo que incumpla las condiconss de la autorizacion y
aue, ademis, impique riesgo para ia salud de Ias personas o pueda perjudicar gravemente ¢
equilbrio de 0s sistemas naturales, o tuar suspenderd inmediatamente dicho verdo, quedando
oblgado, asimismo, anofficarloala Agencia Vasca del Agua defa Adminisiracion defa Comunidad
Autéroma de Pais Vasco y a los Organismos con responsabiidades en Proteccion Civi y en
materia mediosmibienial, Serviios de emergencias SOS Deiak (112) & in de que s¢ lomen las
medidas adecuadss.

El cumplimiento de 1o ispuesto en 0s apartados anteriores no eximird altiular de la actidad
causante del vertdo, de las responsabildades que fueran exigibies de acuerdo con [a nomaiva
vigente.

Sin perjuicio de lo establecido anteriomente, como medida de prevencion de posides.
incidencias o anomalias, el fiular de Ia actvidad debers comunicar a este Organo Ambiental
cualquier parada programada de la instalacién, que se refiera @ un proceso continuo, includas las
operaciones de mantenimiento preventivo previsto con la mayor antelacion posibe.

Esta autorizacién no eximird al tular de su posible responsabiidad civ por los dafios que
pueda causar o vertido en culfivos, animales, fauna piscicola, personas o bienes, quedando as
obiigado a su indemnizacién. ASmISMO, tampoco le eximia d Ia responsabiidad penal derivada.
de la legisiacion reguiadora del defto ecologico.

En as situaciones de emergencia, se estaré a o dispuesto en lalegisiacién de protecion cii,
debiendo cumplirse todas y cada una de las exigencias establecidas on la mism.

En caso de incumplimiento de Ia autorizacién amiventa integrads, el promotor deberd adoptar
Ias medidas necesarias para volver a asegurar el cumplimiento en el plazo ms breve posibl.

— Deteccion de la posible afeccion al suelo.

De acuerdo con el aticuo 22, apartado 2. de la Ley 412015, de 25 de juno, Ia defeccién de.
indicios de contaminacién obigara a informar de tal exremo al ayuntamiento corfespondiente y a
este Grgano Ambiental, con el Objeto de que esta defina las medidas a adoptar, de conformidad,
e su caso, con el apariado 1.¢) del articuio 23 de a citada Ley 412015,

‘Se presentarénlos siguientes datos en el caso de que se haya detectado la posibiidad de una.
nueva sfeccion al suelo:

— Incidencias que hayan tenido lugar en ef periodo considerado y que hayan podido causar
una contaminacion del suelo y de las aguas subterraneas por sustancias peligosas.

— Dectaracién, fimada por técnico competente, del estado e as medidas adoptadas en la
nstalacin, tales como impermeabilizacion de soleras, drenales, cubelos y arquetas, asi como,
de la disponibiidad de medios adecuados y sufiientes para una aciuacin en caso de
emergencia. Deber constar declaracion expiicia del buen estado de los diferentes equipos y
superficies o, en su caso, de las deficiencias observadas.

— En su caso, declaracién de posibles indicios de contaminacion del suelo o de las aguas.
subteraneas, o bien, de ausencia de tales indicios.

La informacin que deba aportarse en cumpimiento del presente apariado deberd ser
realzada por una eniiiad acrediada scqun Io esiabiecido en of aneriomente lado Decrelo
19812006, Ge 10 Ge octubre, asi como segin lo estableido en les nsrucciones que este Organo
pueda aprobar atl ciecto
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SECCION CP-PRTR
CONDICIONES PARTICULARES EN RELACION CON EL REGISTRO DE CONTAMINANTES
* Cumpiimiento CG-PRTR.
Se dari cumpiimiento a las condiciones generales para la explotacién  cese de las actividades de

‘autorizacion ambiental integrada que este Organo apruebe en o referdo a regisito de contaminantes
(CG-PRTR).
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La operacién de gestién e fa actvidad s corresponde con 0s siguientes cédigos segin se define
en el Anexo Il de la Ley 712022, de 8 de abri, de residuos y suelos contaminados para una economia
circular:

~ RI1208 Acondicionamiento  fiscoquimico de residuos para la valorizacion de sus
componentes.

— R0302 Digestién anaerobia.

— R1001 Valorizacion de residuos en suelos agricolas y en jardineria (Tratamiento de suelos
que produzca un beneficio a fa agricufura o una mefora ecolégica a los mismos). Esta operacion
de gestion dnicamente seria de aplicacion para el supuesto en el que las fracciones soidas o
liquidas el digestato no cumplieran con los condicionantes para la deciaracion de fin de condicion
de residuo indicados mas abajo (pero siempre que se cumpliera con1a normativa de apicacion a
dicha operacidn R1001).

« Capacidad.

Capacidad méxima de tratamiento de biodigestion: 130.000 tao.

« Almacenamiento de los residuos recibidos y segregados.

E1 empo miximo de aimacenamiento de los residuos serd de un o para los residuos no
peligrosos que se destinen a eliminacion y dos afos para s residuos no peligrosos que se destinen a
valorizacién.

* Seguro de responsabildad civi

Debers constiirse un seguro de responsabiidad civl por un importe de seiscientos mil (600.000)

Se daré cumplimiento al apartado del mismo nombre de las condiciones generales para a gestion
de residuos (CG-Gestion de residuos).

« Declaracisn de fin de condicién de residuo.

Conceder fin de la condicién de residuo conforme al aticuo § de a Ley 712022, de 8 de abri, de.
residuos y suelos contaminados para una economia cirular, @ 0s siguientes residucs no pelgrosos:

—Biogas.

E1 biogas generado cumpir con los parametros establecidos en la Orden ITC/3126/2005, de.
5 de octubre, por la que se aprucban Ias normas de gestién tscnica del sistema gasista, y
concretamente en las nomas <NGTS-02. Condiciones generales sobre el uso y la capacidad de
las instalaciones del sistema gasistas y NGTS-05 «Mediciéns, asi como su posterior actualizacion
y desarrolo.

 Sulfato aménico.

La coment gaseosa resultante del proceso de Sirpping confiene gas amoniaco que se frata
en una torre de lavado Scrubber, en la cual mediante Ia ciculacion de agua acidiicada (acido
sulfirico) el aie safurado de amoniaco se converlird en sulfato aménico y este serd aimacenado
en un deposito aparte. Este sulfato aménico serd uflizado como abono, con su correspondiente
Glasifcacion, siempre y cuando se dé cumplimiento a a normativa sectorial
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las condiciones de aceptacion de los mismos y las obligaciones de las partes en relacin con la
posibiidad de rechazo del residuo por parte del desfinataro

No podrén aceptarse residuos que diferan de los sefialados en la auorizaci. En odo caso, la
‘ampliacion de los residuos a gestionar requerira la aprobacion prvia de este Organo Ambiental,
solicitandolo de acuerdo con lo dispuesto en la autorizacicn ambiental integrada.

— Operaciones de carga y descarga.

Las zonas de estacionamiento de vehiculos en las operaciones de carga y descarga se realizarin
sobre solera impemeabilizada y dispondran de las pendientes necesarias y redes de recogida de
‘eventuales deames, que permitan diigr eslos hacia arqueta ciega o baisa de recogida, sin pasar en
su ecormido por debajo del vehiculo i aproximarse a 0tros vehicuios o instalaciones.

Las operaciones d carga y descarga se reaizarin, en el caso de a gestion de residuos peligrosos,
cumpliendo las condiciones de seguridad exigidas para la manipulacion de mercancias peigrosas.

Las operaciones de carga, descarga y manipulacion de 105 residuos en planta, asi como la
‘estanqueidad de los equipos y Ia aspiracion de los aimacenamientos en las descargas, deberan evitar
o, en su defecto, reduci al méximo posibi la existencia de emisiones difusas o incontroladas.

— Almacenamiento de los residuos recibidos y segregados.

fximo de aimacenamiento de los residuos serd el establecido en la seccién CP-Gestion

No se podra superar la capacidad flada para el almacenamiento en caso de que se haya
establecido una cantidad en la autorizacion.

En cuanto s residuos  ranel solamente se podrin aimacenar conjuntamente los homogéneos
en cuanto a su naluraleza, debiendo efectuarse caraclerizacin previa para cercorarse que ¢l
‘simacenamiento conunto no implica aumento de la pelgrosidad i dficulta su gestion finl.

Las instalaciones de aimacenamiento de los residuos a fratar dispondrin de suelos estancos
capaces de soportar fodas as cargas previsibies y de retener posibies fugas o derrames de los mismos
disponiéndose de dreas de almacenamiento diferenciadas para cada uno de 105 fp0s genéricos de
residuos admisiies.

A fin de reducir los riesgos derivados del aimacenamiento de los residuos pelirosos, e ttur de
la actidad deberd disponer en sus instalaciones de Un érea separada especifca para el
‘aimacenamiento e dichos residuos, que deberd ser cubiertay estar dofada de suelos estancos.

E1 almacenamiento de Ios residuos admitidos en a planta deber efectuarse de forma que se evite
1a penetracion de las precipiaciones atmosféicas y el amasire por viento.

Los residuos de naturaleza puverulenta y 10s recibidos a granel se aimacenarin hasta su
tratamiento en montones y/o celdas en el nteror de nave.

En caso de que se gestionen pias o baterias, su aimacenamiento se realizard en contenedores de
plastico reforzado.

Aquelos residuos que, por su estado fisico liquido 0 pastoso, 0 por su grado de impregnacion,
puedan dar lugar a veridos. o generar ixiviados dispondran de cubetos o sistemas de recogida
‘adecuados a fn de eviar ol vertdo al exterir de evenfuales derrames. Dichos sistemas de recogida
eberin ser independientes para aquellas tipologias de residuos cuya posible mezcla en caso de
errames suponga aumento de su peligrosidad o mayor dficufad de gestin.
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E1 itular serd el responsable de que las instalaciones de depuracién se encuentren en correcto
‘estado de funcionamiento y mantenimiento para asequrar su apropiado rendimiento, debiendo proceder
a la retirada de los s6idos y fangos acumulados y evtandose el desagie de Ios mismos al medio
receptor.

En todo caso, se tendrén en cuenta las mejores técnicas disponibles. comespondientes a la
‘actvidad generadora del verido 0, en su caso, aquelas técnicas que aicancen un ivel equivalente de
proteccion del medio ambiente.

i se comprobase la insuficiencia de las instalaciones de depuracion para cumpii s valores fimite
e emisién del vertido y as nomas de calidad ambiental del medio receptor, ol fiuiar debers eiecutar
Ias modifcaciones precisas en las instalaciones de depuracion a fin de ajustar ol vertdo a la
condiciones técnicas autorizadas, previa comunicacion al Organismo de cuenca y, i procede, a
conespondiente modicacién e a autorizacion de vertido.

~ Gestién de los purines y ofros residuos orgénicos.

Los digestores y de los depositos de aimacenamiento de Ia fraccién liquida del digestato
cuentan con na base impermeabilzada ademés de una esiructura de cubrimiento que evia la
enirada de aguas pluviales, con e! objeto de eviar posibles desbordamientos a terreno por el
acceso de aguas pluviales a su nteror

Segin Ia documentacicn presentada por el tiular, las caracteristicas constructivas de la
instalaciones para aimacenamiento y aplicacién de y esiiércoles y ofros residuos organicos
garantizan la impermeabiidad, estanqueidad y evitacién de escorrentias y ixiados contaminados.
Los depbsitos de almacenamiento tendrén el volumen suficiente para la adecuada gestion de los
residuos y no pueden disponer de fondo, de al modo que Ia extraccibn se realice exclusivamente.
mediante la utizacién de dispositios de succion. La ubicacién de cada instalacion deberd cumpii
1o establecido en los artculos 9 y siguientes del Reglamento del Dominio Piblico Hidréuico en
relacion con 05 sos del suelo en zona de polici, de fluo preferente y zonas iundables.

No se podrén apiicar estiércoles i en suelos a menos de cinco metros de las orilas de I0s.
tios, lagos, masas de agua estancadas, captaciones sublerrineas de agua para consumo humano,
pazos y fuentes y, en cualquier caso, debe cumplirse lo establecido en el Real Decreto 105172022,
de 27 de dicembre, por el que se esiablecen normas para fa nulrcion sostenible en los suelos
agrarios.

Se prohibe acumuar residuos ganaderos que constituyan o puedan consiiuir un pelgro de.
contaminacion de as aguas o de degradacion de su entormo como resuado de su almacenamiento
0 gestién.
5.2.- Elementos de contro del vertdo.
Para cada vertdo autorizado se ispondi un punto de control, situado tras las instalaciones de-
‘depuracion, que permita la medicion del caudal y la foma de muesiras, cuando se inspeccione el vertido

por parte de la Confederacin Hidrografica del Cantabrico o de Una Enfidad colaboradora de la
‘administracién hidréuiica (ECAH).

Los elementos necssarios para el aforo y oma de muestas de 0s vertidos deben estar disponibles.
enlas instaiaciones del tiular.

Entre el punto de control y el punto de vertio final a dominio piblico hidrulco no debe haber
ninguna tra incorporacién a la nfraesiruciura de evacuacion, de modo que s caracteristicas del
efivente se manfengan nalteradas enire ambos purtos
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SECCION CG-RESPONSABILIDAD AMBIENTAL
CONDICIONES GENERALES SOBRE LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL
* Responsabildad medioambiental

En caso de que en las condiciones particulares de 1a autorizacion se identiique a a instalacion en el
bito de a normativa d responsabiidad ambiental (Anexo il e ia noma),  promotor estar obigado
a realzar el aniisis de riesgos ambieniales (ARA) de su actidad profesional tl y como lo establece
articulo 34 del Real Decreto 208012008, de 22 de iciembre, por el que se aprueba el Regiamento de
Gesamollo parcialde a Ley 2612007, de 23 de ocubre, de Responsabildad Medioambienta para evaluar
si debe constiui una garantia financiers, conforme ai articulo 24 de Ia Ley 2612007, de 23 de octubre.
Una vz consiitida a garantia financiera,debera presentar ante la autordad competente una declaracién
responsable_que contendra al menos la informacién ncluda en el Anexo IV.1. del Real Decreto
/209012008, En caso de que su actividad quede exenta de constur la garaniia financiera en virtud de las
‘exenciones previstas en los apartados a) y b) del ariculo 28 de a Ley 262007, deberd presetar ante la
‘autoridad competente una dediaracién responsable que conendra al menos la informacién nclida en el
Anexo IV.2. La documentacion requerida en este apartado se presentar en el rgano ambiental,
haciendo uso de la apicacion establecida para la teletramitacion, y en concreto mediante e procedimiento
‘Genominado «Comunicacion de la Garantia financiera para hacer rente a a responsabiidad ambiental —
MARMA.

E1 promotor actualizar el andiiis de riesgos ambientales (ARA) siempre que Io estime oportuno y
en todo caso, cuando se produzcan modifcaciones sustanciales en la actividad, en Ia que varie ol
escenario accidental de referencia contemplado en anteriores andlisis de riesgos ambientales. La
cuantia minima oblgatoria de la garantia financiera que correspoda en apicacion de la norma se.
actualizara anuaimente acorde al IPC. Les actualzaciones del ARA se presentarén dentro de la
‘documentacidn del procedimiento MARMA correspondiente

E1 operador de Ia actvidad st obligado a adoptar y a ejecutar las medidas e prevencion, de.
evtacion y de reparacibn de dafios medioambientales y a suffagar sus costes, cualquiera que sea su
cuantia,incluso aunque no s haya incurrdo en dolo, cuipa o negligencia, tal como se indica o aticulo
19.1 e la Ley 262007, de 23 de octubre, de Responsabiidad Medicambiental. lguaimente, esta
obligado a_comunicar de forma_inmediata al Organo Ambiental, la existencia de_daiios
medioambientales o Ia amenaza inminente de dichos dafos, que hayah ocasionado 0 que puedan

» Control e Ia garania firanciera medioambiental

La documentacién a presentar en el PVA, utizando los tipos documentales habiltados al efecto
en el procedimiento telemtico de entrega del PVA, serd la siguiente:

« En caso de fener la oblgacion de consiitir garantia financiera, anualmente se presentaré
copia de la pdiiza de seguro medioambiental en vigor o certicado del tipo de garania financiera
consituida. La cuantia minma oblgatoria de la garantia financiera que corresponda en apiicacion
de 1a norm se actualzara anualmentz acorde sl IPC.

« En caso de quedar exento de consitir la garantia financiera medioambiental y ser
operadores susceptibles de ocasionar dafios cuya reparacion se evalie por una canidad
comprendida entre 300,000 y 2.000.000 de euros (ariculo 28.5) de la Ley 2612007, de 23 de
octubre, de Responsabiidad Ambiental), anualmente deberd presentarse copia del certficado
expedido por organismo independiente, acreditativa de la adhesion con carécter permanente y
continuado, bien al istema comunitario de geston y auditoria ambientales (EMAS), bien al sistema
de geston ambiental UNE-EN ISO 14001 vigente.
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ANEXO ANALISIS DE LAS ALEGACIONES DE VERDALIA BIO KARRANTZA, S.LU. EN EL
TRAMITE DE AUDIENCIA

£124 de enero de 2025 Verdalia Bo Karrantza, S LU. presenta ante el Grgano ambiental un escito
de alegaciones en relacion con el borrador de Propuesta de resolucion remitdo en el tramite de
‘audiencia. En el documento se recoge la siguiente cuestion

— Alegacién: Eliminacion e pérrafo deniro de la Seccion CP-Agua.
En el anexo de Condiciones Particulares, en la Seccion CP-Agua, se cita el siguiente pérrafo:

<Ademis, con relacion l uso de Ia fraccion liquida del digestato como agua de riego de
pastzales, y asumiendo que es asimilable a un agua regenerada, se deberd gestionar de manera
que no entrafe riesgos para el medio ambiente i para la salud humana i animal. A este respecto
Se tendrén en cuenta los critrios de calidad indicados en el Real Decreto 162012007, de 7 de
diciembre, por el que se establece el régimen juridico de la reutizacion de las aguas depuradas y
en el Regiamento (UE) 20201741 del Pariamento Europeo y del Consejo de 25 de mayo de 2020
relativo a los requisitos minimos para lareutiizacion del agua »

En la alegacién presentada se indica que la normativa referda en dicho paafo, es dectr, el
Real Decreto 162012007 (ahora derogado y remplazado por el Real Decreto 108512024, de 22 de.
octubre)y el Regiamento (UE) 20201741 tienen como objetvo regular aregeneracion y reufiizacion
de agua, y por fanto no son apicables al proceso de digestion anaerobia planteado en @l proyecto,
i a su producto de saida, a fraccion liquida del digestato, i al uso previsto para este (agua de.
iego para usos agricolas, y en ningun caso para usos urbarios), por o que solcitan su eliminacion

- Respuesta:
Se acepta a slegacin y e procede aa eliminacion del pérrafo en a Resolucion debido a que

Ios requisitos para a reutiizacion del agua amparados por a ctada normativa no son de apiicacion
para a nstalacién que se procede a autorzar
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En caso de que se prevean modifcaciones de a nstalacion y se prevea un aumento en las
cantidades generadas que conlleve un cambio en las condiciones de aimacenamiento y
envasado establecidas previamente, se debers soliitar la adecuacion de la autorizacion.

* Manipuiacidn, envasado, etiquetado y aimacenamiento

— Sistemas de recogida.

Los sistemas de recogida de residuos deberén ser independientes para aquelis fipologi
de residuos cuya posible mezcla en caso de demames suponga aumento de su peligrosidad o
mayor dficuad de gestén.

— Prohibicién de mezcla.

‘Queda expresamente prohibida la mezcla de as distintas ipologias de residuos generados
enire si 0 con olros fesiduos o efluenies.

— Condiciones de amacenamiento generales

€1 érea o éreas de aimacenamiento de residuos dispondrn de suelos estancos. Para
‘aquellos residuos que, por su estado fisico liquido 0 pastoso, o por su grado de impregnacion,
puedan dar lugar a veriidos o generar ixiviados se dispondra de cubetos 0 sistemas de recogida
‘adecuados a i de eviar ¢l vertdo al exteior de eventuales derrames. En el caso de residuos.
pulverulentos, se eviard el contacto de los residuos con el agua de lluvia o Su arasire por el
Viento, procediendo, en caso necesario, a su cubricion.

En el caso de aimacenamiento de residuos peligrosos estos debersn esar protegidos de
intemperie y con sistemas de retencion de vertdos y derrames.

— Condiciones de amacenamiento de productos quimicos.

En caso de almacenamiento de algin residuo que se corresponda con iquidos inflamables
¥ combusties, corosivos o téxicos en recipientes ffos o ol simacenamiento en recipientes.
mvies, incluido, el de gases, se emplearan como referencia técnica las mismas condiciones.
consiructivas y técnicas estabiecidas on ¢l Real Decreto 65612017, de 23 de junio, por el que se
aprucba e Reglamento de Almacenamiento de Productos Quimicos y sus Insinicciones.
Técnicas Complementarias MIE APQ 0.2 10.

— Envasadoy etiquetado.

Para el envasado de los residuos peligrosos deberén observarse las normas de seguridad
establecidas en la nomaliva vigente.

Los recipientes y envases que contengan residuos peligrosos deberén estar eliquetados de
forma clara, legible ¢ indeleble y permaneceran cerrados hasta su entrega a gestor en eviacion
de cualquier pérdida de contenido por derrame o evaporacién.

Enla etiqueta de recipentes o envases que contengan residuos peigrosos deberd igurar

o El cidigo y Ia descripein del residuo,
caracteristicas de pefigrosidad.

como el codigo y a descripeion de las

o Nombre, Asignacion de Nimero de Identificacion Medioambiental (en adelante.
«NIMA»), direccién, postaly elecironica, y eléfono del productor o poseedor de los
residuos.
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— Fraccion ssida del digestato.

Tras la separacion sdido-iquido del digestato obtenido tras Ia digestion anacrobia, se obiiene.
una fraccion solida con un 25-30 % de mateia seca. Esta fraccion se bombea @ Un depésito
habiitado para su acumuacién, aimacenamientoy posterior ecogida para uego ser utiizado como
materal organico apto para el abono, bien por la propia Verdalia Bio Karrantza, S.L U. o bien por
terceros informando de la trazabildad hasta su uso. Se obtendré una cantidad de 29,594 Uafo,

Para elo, se cumpliran con los condicionantes para e fin de vida como residuo para e material
orginico apto como eenmienda organicas (CFP 3(A),establecidos en el Anexo |y el Anexo Il del
Reglamento (UE) 2018/1003 del Pariamento Europes y del Consejo de 5 de unio de 2019 por el
que se establecen disposiciones relativas aa pussta a disposicion en el mercado de 103 productos.
feriizantes UE y se modifican os Reglamentos (CE) n.0 10632008 y (CE) no 1107/2009 y se
deroga el Reglamento (CE) n.0 200312003,

— Agua de riego a partr de fraccibn liquida de digestato

La fraccién liquida oblenida en la separacion sidodiquido del digestato se_somete
primeramente a un iratamiento de stipping para la recuperacién del nitrogeno. Al final el
tratamiento y de pasar dierentes etapas s consigue una coriente de sulfato aménico que puede
utiizarse como abono organico y una fraccion liquida que serd uliizado como agua de iego 0 en
Su defecto gestionadas mediante gestor autorizado. Se oblendr una cantdad de 94 604 afo

Para la consideracion de producto el efluente generado debers cumplir con 105 crterios.
establecidos respecto del agua de riesgo en el Real Decreto 1051/2022 y con los valores fimite
para el vertdo establecidos en la presente auforizacidn.

Ademés de cumplr con ¢l anteriormente. mencionado articuio 5 de la Ley 712022 tanfo la
fraccion liquida como fa fraccién soida del digestato deberdn cumpii con los siguintes requistos
especifcos:

—Plan de Produccién y Gestion de Digestatos.

— 1 digestato y el agua de riego producidos serén gestionados conforme a un Pian de
Produccion de digestatos elaborado por el promotor que se debera informar a este Organo.

— Caracterizacién e os digestatos fratados.

— E digestato, tanto la fraccin ssida como el agua de riego generada, deberdn ser
caracterizadas mensualmente.

—En el caso del agua de riego generada a parti e Ia fraccidn liquida de digestato se deberd
dar cumplmiento al Real Decreto 1051/2022, y se caracterizaran, entre oros, el contenido de
nitrégen niico y el contenido de fosforo (P205) soluble en el agus.

— En la caracterizacién del digestato se deberd indicar también la relacion por cédigo LER y
cantidades introducidas en los digestores que correspondan con la muesira tomada.

— Se crearé un registro para el control de las analficas realizadas & las fracciones de digesato
en el que se indicara Ia fecha de andii, tpo de digestato, resutados ¢ idicacion de los
parémetros que superen los limites establecidos en fa normativa aplicable y justficacion de la
posible causa. Este registro se remilra a este Grgano en la enirega anual del Programa de.
Vigilancia Ambiental dei afo correspondiente.

— En caso de que e dgestato sido yio ol agua de riego no cumpliese con los requisitos
establecidos en esta autorizacion ambiental integrada y en la normativa de aplicacion, dichos.
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SECCION CPFDN

'CONDICIONES PARTICULARES SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS Y CONDICIONES DE
FUNCIONAMIENTO EN SITUACIONES DISTINTAS A LAS NORMALES

* Cumpiimiento CG-FON.
Se dari cumpiimiento a las condiciones generales para la explotacién y cese de las actividades de
autorizacion ambiental ntegrada que este Grgano apruebe en lo referido a funcionamiento distinto al
normal (CG-FDN)
« Cese de la actvidad.

E! cidigo de la actividad segin a nomaiva vigente de suelos contaminados mencionada en la
Seceion CG-FDN es el 38 Recogida, iratamiento y elminacion de residuos; valorizacién.

« Medidas preventivas y actuaciones en caso de funcionamiento ansmalo

Se concretarin en caso necesario condiciones especificas para el mantenimiento prevento de la
instalacién.

'SECCION CP-RESPONSABILIDAD AMBIENTAL
CONDICIONES PARTICULARES SOBRE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

* Cumpiimiento CG-Garantia financiera.

Se dari cumpiimiento a las condiciones generales para la explotacién y cese de las actividades de
‘autorizacion ambiental integrada que este Organo apruebe en Io eferido a responsabildad ambiental
¥ garantia financira (CG-Garantia inanciera).

« Garania financiera.

En caso de que tras Ia reaizacién del anliss de riesgos ambientales (ARA), se confime la

necesidad de formalizar una arantia fnanciera, esta tendré e mpote fiado a partr de la cuantia de.
dicho anlsis de riesgos.
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'SECCION CP-PRODUCCION RESIDUOS

'CONDICIONES PARTICULARES PARA GARANTIZAR LA CORRECTA GESTION DE LOS.
RESIDUOS PRODUCIDOS EN LA PLANTA

* Cumpiimiento CG-Produceion residuos.

Se dari cumpiimiento a las condiciones generales para la explotacién y cese de las actividades de
‘autorizacion ambiental integrada que este Organo apruebe en o referdo a la produccion de residuos
(CG-Produceion residuos).

« Residuos producidos.

Los residuos peigrosos (marcados con un asterisco junto con el cidigo LER) y 1o peligrosos.
eclarados por el promotor son s que se muesiran en la siguiente tabia
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« Almacenamiento de los residuos producidos.

E:fiempo méximo de amacenamiento de los residuos serd seis meses para los peligrosos, un aflo
parafos resicuos no pelirosos ue se destinen a eiminacion y dos afos para los esiduos no peigrosos.
Que se destinen a valorizacion.
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En caso de desaparicon, pércida o escape de residucs deberd comunicarse de foma nmediata
esta crcunstancia a sic Organo Ambsental y al ayuntamienio

En casos especiales de parada ticnica de la instalacién, u otas siuaciones derivadas de un
funcionamiento ansmalo de la misma, el fituar de la instalacion podré actuar como centro de
transferencia de los resicuos autorizados para proceder a su traslado a ofrainstalacin autorizada para
1a gestién d los mismos.

—Entrega a gestor autorizado.

Tanto los residuos para los que se pueda actuar a modo de ceniro de transferencia, como todos
1os residuos generados en el propio desarrollo de su actidad deberan ser eniregados a gestor
autorizado a tal fin.

~ Jerarquia de las operaciones de gestién.

En todo caso, aquells residuos gestionados pofenciaimente reciclables o valorizables deberén ser
destinados a tal fin,_quedando constancia de fal exiemo en los_contratos de tratamiento
cumplmentados por e iular de la actvidad con 103 destinataros de 10s mismos.

— Registro de datos de los residuos gestionados. Archivo cronologico.

De conformidad con 0 establecido en el artculo 64 de la Ley 712022, de 8 de abii, de residuos y
‘suelos contaminados para una economia circular, o fular de Ia actidad dispondra de un archivo
elecirbnico donde se recojan por orden cronologico los datos relativos a las operaciones en las que
intervenga. € el ctado archivo cronolbgico se incorporar la informacion cortenida en la acreditacion
‘documental d las operaciones de produccion y gestion de residuos, debiendo figurar en el mism, al
menos los siguientes daios:

) Procedencia de los residuos aceptados (origen y proceso, empresa generadora y empresa
transportista).

b) Cantidades, naturaieza, composicién y c5cigo de denificacion de Ios mismos.

©) Fechas de aceptacién y recepcién de ca
denticacion generado en la entrega.

partida de residuos y, en su caso, documento de

d) Registo los datos relativos a las. partdas de residuos rechazadas (origen, cantidad,
empresa de transporte, causas delrechazo y destino altemativo).

&) Ubicacitn en planta de los residuos almacenados.

) Operaciones de acondicionamiento previo y/o agrupamiento, fechas, parémeros y datos
relativos a las diferentes pariidas y desiino posterior de 103 residuos con el corespondiente codigo
LER asignado a cada partca.

) Fechas de gestion en la instalacion o de envio  gestorfinal autorizado y datos dentificatvos.
de dicho gestor , en su caso, del documento de identiicacion generado.

h) Naturaleza y fraccion en peso para cada una de las tipologias de residuos peligrosos.
segregados.

Dicho archivo croncgico se guarderd durante, a menos, Ginco afios  se femiti con cardcter
‘anual a este Organo Ambiental segin o esablecido en a seccion CG-PVA.
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parémetros de s vertidos no superan los limites autorizados y, en su caso, el endimiento de las.
instalaciones de depuracion. A tales efectos, las instalaciones e foma de mueslras se ejeculardn
de forma que se facite el acceso a estas por parte de la Administracion. Asimismo, podra exigiral
tiular que designe un responsable de la explotacion de las instalaciones de depuracién, con
ttulacien adecuads.

De conformidad con o estabecido en los aticulos 252, 333 y 334 del Reglamento del Domino.
Pibico_Hidrdulco, se_debera facitar, sin dlacin alguna, el acceso del personal de la
Adminstracion a las instalaciones de depuracin y al punto de controly evacuacién del vertdo,
incluido el paso a través de propiedades privadas, siempre que no consituyan domicilo de la
personas.

7. Prevencin de vertidos ocasionales.
— Prevencién de desages de aguas residuales.
E1 tular dispondra de los medios necesarios para efectuar una correcta explotacion de la

instalaciones de depuracion, y levara a cabo su mantenimiento sin provocar desagles de agua
residuales al dominio pibico hidrauico.

Asimismo, el ftlar debers mantener operativas las medidas necesarias en prevencion de
desages ocasionales, para su puesta en practica de forma inmediata en casos de emergencia,
con el Objeto de eviar que las aguas residuaies alcancen el dominio pibico hidrauico.

— Prevencién de deframes de productos contaminantes.

El artculo 57 de a Ley de Aguas establece, con caricler genera, la prohibicién de acumular
residuos s6idos, escombros o sustancias, cualquiera que sea su naturaleza y el lugar en que se
depositen, que consiiuyan o puedan consttuir un pelgro de contaminacion de las aguas del
dominio piblco hidréuico o de degradacion de su enfomo.

Por ello, o tuar dispondré de los elementos necesarios (depésitos adecuados, obsticulos
fisicos, ec.) para que los derrames accidentales de 1os tanques de almacenamiento dé producto
combustibies, eactivos, ec., asi como los ocasionados en ¢l rasiego de los mismos, no alcancen
el dominio piblico hicrauico.

Los lodos y aceites y grasas acumulados en el separador de hidrocarburos sern retirados.
‘adecuadamente por un Gestor autorizado, con a periodicidad necesaiia para evitar su acumulacion
a niveles que comprometan la calidad de s vertidos.

Cualquier offo residuo que pueda generarse en la actividad o en las instalaciones de
depuracidn (vaciado totaly lmpieza de depsios, etc.) seran igualmente gestionados, segin su
naturaleza, confome a a egisiacion vigente.

« Condiciones econémico-administrativas.

1.- Canon de control de vertdos.

En apiicacion del articulo 113 de la Ley de Aguas y del artculo 281, con el Anexo IV, del
Reglamento del Dominio Pibico Hidrduico (RDPH), el mporte del canon de control de veridos.
(CCV) anual s e resultado de multipicar el volumen de vertido autorizado por el precio unitario
de control de vertdo, de acuerdo con Ia formua siguiente:

cev=vxPu
Pu=PbxCm.
Cm=C2xC3xC4.
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SECCION CG-SUELO

‘CONDICIONES GENERALES EN RELACION CON LA PROTECCION DEL SUELO Y DELAS
'AGUAS SUBTERRANEAS

« Medidas de profeccién.

De conformidad con el informe de situacién del susko presentado en cumplimiento de las

obligaciones establecidas en el Real Decreto 9/2005 de 14 de enero, la Ley 472015, de 25 de juno, y

el Decreto 20812019, de 26 de diciembre, por el que se desarrola la Ley 4/2015, de 25 de junio, para

Ia prevencién y comeccion de la contaminacion del suelo, y atendiendo a las recomendaciones en &1

contenidas, e promoor, debera adoptar s medilas necesarias para asegurar Ia proteccidn del suelo,
como las especiicadas en la Seccién CP-Suelo.

« Informe de situacion e suelo.

En cumpimiento del articulo 16.2 de a Ley 412015, se deberdn presentarlos nformes de situacion
el suelo, al menos, con una periodicidad de 5 afos.

« Informe de base y documentos de controly seguimiento de suelos y aguas sublerrénes

Asimismo, con objeto de dar cumplimiento a s obligaciones en relacion con la proteccion del suelo
establecidas en la normativa mencionada en ¢l pérrafo anerior, ¢l Real Decreto Legislativo 112016, de
16 de diciembre, y el Real Decreto 8152013, de 18 de octubre, el promoor deberd haber entregado

— E1 nforme base con el contenido en los plazos y periodicidades referidas en el ariculo 20 de
Decreto 20912019, de 26 de diciembre.
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6. Control de funcionamiento de las instalaciones de depuracion.

Conforme al articulo 251.1.¢) del Reglamento de domino piblico hidréuico el tular debers
certficar ante a Administracion las condiciones en que viere al medi receptor, cumpliendo I0s.
‘subapartados siguientes:

1.6.8) El nimero anual de controles analftcos debe ser el siguient:
'NO4800884 Escorrentias contaminadas — Planta ratamiento purines — Karrantza,
— Dos (2) contrlestafio (1 contrl cada semesire).

1.6.5) Los resuados de cada uno de los confroles se femitrén a la Agencia Vasca del Agua
en el plazo de un mes desde la foma de muesiras a ravés de Ia herramienta informtica on-ine
lamaga Mégulo de analicas de vertdos, accesible a través e la apikcacion web eHerramienta de
Gestion de Datos _ Datuak Kudeatzeko Tresnas (en adeiante, DKT) través de la Sede Electronica
del Gobiemo Vasco. Las instrucciones de carga se encuentran disporibles en la siguiente direccion
web de URA:

hitps fwww uragentzia euskadi eusireporte-de-analficas-y-caudales-a-a-herramienta-
dktwebura0D-contentsles!

La valdacién del archivo que contiene los resutados de las analitcas o i reporte de caudales,
previa a su subida definifva a Sede Electronica, se debera realzar a través de DKT. Una vez
cargados os archivos, la gestion posteror de dicha Inormacion se fealizara también a través de
DKT. Dicha herramienta est accesible a ravés del Portal Privado de la web de URA cicando en
el méduio de «Carga de datos de analiticas y caudales de vertidos, o accediendo directamente
desde a siguiente direccién:

hitps iapps euskad eus/aa08aVistaWarfinicioMigas/maintiicioMigasROTHNoPortal=true:

Paralelamente, los boletines analiicos realzados por laboratoro propio o extemno oficalmente.
homologado se presentarén telemticaments a ravés de la Sede Electrénica, con a periodicidad
indicads.

Los muesireos se realizaran siempre durante el periodo pico de produccidn de contaminantes.

Elanélisis defos parémetros de los autocontroles se realizari mediante alguno de los métodos.
nomalizados del ¢Standard Methods For the Examination of Water and Wastewaters (APHA,
AWWA, WPCF, Ulima edicion) o de la «Seccion 11 de ASTM Water and Environmental
technolooys, Utima edicion. Se escoger el mas apropiado segin fa conceniracion habitual del
parémetro. Se podrn establecer distintos métodos de andlisi de los utiizados actuaimens, para
definic mejor la concentracion de los contaminantes. Cabe destacar que se deberd indicar el
método analtco uliizado para cada uno de los parémetros en los andlsis solictados.

1.6.c) Cada control que serd realizado y cerificado por una «Entidad colaboradora de la
administracion hicréulicas (ECAH: articulo 255 del RDPH y atculo 13 de fa Orden MAMISESI2006)-
se llevara a cabo sobre una musstra compuesia de 24 horas, 0 en su caso una muesira puntual
representativa, para cada uno de los. parémetros autorizados., considerandose que cumple las.
condiciones de Ia auforizacién cuando el informe de Ia ECAH certfique que todos los parametros.
cumpien con los valores imite de emision y caudales que se han establecido.

 Inspecciones de Ia Confederacidn Hidrogréfica del Cantbrico.

La Agencia Vasca del Agua, cuando lo estime oportuno, inspeccionaré las instalaciones de.
depuracidn y de evacuacion, y podré efectuar aforos y andisis para comprobar que 0 caudales y
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materiales mantendrén la condicién de residuo y deberén tratarse mediante a operacion R10, en
estricto cumpiimiento de la nomaiva apicable. En caso de que o anferior no sea posidle, deberd
gestionarse adecuadamente mediante gestor autorizado,

— Controlde aplcacitn del digestato y ol agua de riego.

— Se deberén identicarlos suelos donde vayan a ser apiicados el digestato s3iido y el agua
de riego. Para elo, el promotor deberd disponer de superficie suficiente para la cantidad a aplicar,
disponiendo de los contratos con I0s propietarios o los arrendatarios de [os terenos. No se podr
apiicar en ningn suelo que no tenga Ios permisos correspondientes.

— Se deberan respetar las siguientes distancias en la aplicacidn del agua de riego:
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(1) Esta distancia pocré eliminarse si la apicacin se realiza medante inyeccidn al suelo.
No se realizaran aplicaciones liquidas con viento ¥ en odos los casos, se extremardn Ia
precaciones para evitar el riesgo de afeccién a los ranseiites.

(2) Si dichas captaciones fienen aprobado el correspondiente perimero de profeccion, se
respetaran las imitaciones recogidas en dichos perimetros. En el caso de las captaciones.
subtermaneas (poz0s, sondeos, mananiiales)la istancia podra reducirse siempre que exista un
estudio hidrogeoldgico que 16 justiique y previo nforme favorable de las administraciones.
hicrduiica y santaria.

(3) Sin periuicio de las distancias determinadas como zonas de profeccion del domiio
pibico Hidraulico en los dferentes Planes Hidrolégicos de cuenca.

(4) Se respetarin las [mitaciones recogidas en dichos perimetros de proteccion.

(5) En el caso de las captaciones superfciales dicha distancia se aplicard en el érea de
cuenca vertiente de la captacien. En tieras cercanas a cursos de agua (aguas superficales),
en Ia apicacin con canon, sspersores o abonadoras, pulverizadores o dsrbuidores d
estiércol, se dejard una franja de, a menos, § m sin abonar  se debera asegurar que no exista
derva hacia el cauce debido al viento.
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~ Informe de fin de obra.

E1 promotor deberd remitr a la Viceconsejeria de Sostenibiidad Ambiental un informe de fin de.
obra en el que se dé cuenta de las eventualidades surgidas durante el desarolo de las obras y del
nivelde cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras recogidas en esta Resolucidn, asi como.
e las medidas requeridas por el érgano ambiental para Ia correcta geston de s residuos.

En el ctado informe deberan documentarse detalladament las modiicaciones punfusies que, en
su caso, hayan sido inroducidas durante la efecucion del proyeto, con justicacidn desde el punio de
vista de su incidencia ambiental. Se documentarén asimism los resuitados del programa de viglancia
‘ambiental desarrollado durante Ia fase de consiruccion y el destino concreto de los materiles de
‘excavacien, incluyéndose datos relativos a la cuantifcacion y caracterizacibn de los mismos.

'SECCION CG-GESTION DE RESIDUOS
CONDICIONES GENERALES EN RELACION CON LA GESTION DE RESIDUOS.
~ Responsable e las relaciones con la Administracicn.

‘Se nofificarén a este Organo los siguientes datos en relacién con el responsable encargado de las
relaciones con la Administracion: nombre y apelidos, domicio y itulacin.

El fitular de la instalacién remitré @ este Organo Ambiental cualquier modificacion de los datos
facitados respecto al tituiado superir responsable de las elaciones con la Adminisiracion

— Seguro de responsabildad civl.
Debers constitirse un sequro de responsabildad civil que cubrir e riesgo de indemnizacion por

los posbles dafios causados a terceras personas 0 a sus bienes y Ios costes de reparacion y

recuperacién del medio ambiente alerado, derivados del ejerciio de la actidad objeto de autorzacion.
La cuantia mirnima el sequro seré a establecida en la seccion CP-Gestin residuos.

1 importe e dicho sequro o ser actualizado, a socud cel Organo Ambienta, anuaimerte,
Incremenindoss en nc del e e recos i Consumo (IPC) de os 12 meses anenores.

— Residuos admisibles y operacitn de gestion

Solo podrén gestionarse los residuos stados en a Seccién CP-Gestion de residuos cuyos cédigos
LER estén incuidos en la Lista Europea de Residuos publicada mediante la Decision de Ia Comision
e 18 de diciembre de 2014 por Ia que se modifica la Decision 2000/532ICE, sobre Ia sta de residuos
e conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y dei Conseio.

En caso de gestionar inicamente residuos 1o peligrosos, estos residuos recepcionados no deberin
presentar ninguna de las caracteristicas de peligrosidad establecidas en el Reglamento 135712014 de.
Ia Comision de 18 de diciembre de 2014, por e que se susttuye el Anexo il e la Directva 2008/98/CE.

Las operaciones de gestién de la actvidad serén las correspondientes a los cAdigos definidos en
e Anexo If de la Ley 712022, de 8 de abr, de residuos y suelos contaminados para una economia
circular.

— Principios de autosuficenciay proimidad.
En cumplimiento de los principios de autosuficiencia y proximidad en a geslién de residuos que

‘stablece el Plan de Prevencion y Gestion d residuos de Euskadi 2030, se gestionarn preferentemente
105 residuos generados en la CAPV.
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— Memoria resumen del archivo cronoldgico.

Asimismo, de acuerdo con i articuo 65 de la Ley 712022, de 8 de abr, de residuos y suios
contaminados para una economia cifculr, se debera presentar la memoria fesumen de fa informacion
contenida en el archivo cronologico antes del 1 de marzo de cada afio y dentro del programa de.
vigiancia ambientl del afio correspondiente.

La memoria resumen contendré ademés Ia relacion de los residuos y sus canfidades que se
‘encuentran aimacenados femporalmente alfinal de cada ejecicio, tanto de los residuos admitidos en
planta que se encueniren pendientes de tratamiento, como de s fesiduos producidos.

Los documentos referenciados en los apartados anteriores serén enviados  este Organo mediante:
los canales, sistemas o apicaciones informticas puestos a disposician por parte de Ia Administracion
Generalde a Comunidad Auténoma de Euskadi

~ Medios para a actuacién inmediata en caso de emergenca.

Se debera disponer en cantidad suficente de fodos aquellos materisles necesarios para la
actuacion inmediata en caso de emergencia: contenedores. de reserva para reenvasado en caso
necesario, productos absorbentes selectivos para la contencion de 103 derrames que puedan

roducirse, recipientes de sequridad, barreras y elementos de sefalizacion para el aisiamiento de las
reas afeciadas, asi como de los equipos de profeccion personal correspondientes.

— Medidas de sequridad contra incendios.

Se instalarén los equipos y agentes de extincin de incendios requeridos por os organismos.
competentes en materia de sequridad cortra incendios en establecimientos industriales. En a zona
especificamente destinada a aimacenar residuos combustiies como pléstcos, neumticos usados
efc. se extremarin las medidas de prevencion de fiesgos de incendio, evitando a tal fin
aimacenamientos excesivos.

— Condiciones a cumpir para a consideracion el in de condicion de residuo.

Para declarar el fin de a condicin de residuos se daré cumplmiento al articulo  de fa Ley 712022,
e 8 de abrl, de residuos y suclos contaminados para una economia Circular.

En caso no concederse el fin de condicion de residuo para os residuos solctados en a CP-Gestion
e residuos, deberan gestionarse como residuos en apicacién de la normativa vigente.

SECCION CG-ARE
CONDICIONES GENERALES PARA LA PROTECCION DE LA CALIDAD DEL AIRE
» Condiciones generales.
La planta se expltara de modo que, en las emisiones a a atmésfera, N0 se superen 0s valores.

limite de emision esiabiecidos en esta aulorizacien ambiental integrada y los requisitos técicos
establecidos por el Organo Ambiental

‘Toda emision de contaminantes a la atmosfera generada en el proceso deberd ser captada y
‘evacuada al exterior por medio de conductos apropiados previo paso, en Su caso, por un sisiema de
‘Gepuracion de gases disefiado conforme a las caracteristicas de dichas emisiones.

Podrén exceptuarse de esta norma general aquelas emisiones no confinadas cuya captacion sea
técnica yio econémicamente nviable o bien cuando se demuestre la escasa incidencia de las mismas
enel medio.
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'SECCION CP-SUELO

CONDICIONES PARTICULARES EN RELACION CON.LA PROTECCION DEL SUELO Y DE LAS
"AGUAS SUBTERRAREAS

* Cumpiimiento CG-Suelo.

Se dari cumpiimiento a las condiciones generales para la explotacién y cese de las actividades de
autorizacion ambiental ntegrada que este Grgano apruebe en o referdo a suelo (CG-Suelo).

sinformes.
E1 promotor deberé presentar y mantener actualizados los siguientes informes de acuerdo con lo
establecido en las condiciones generales referidas a suelo
« Informe prefiminariperiédico de situacion del suelo.
« Informe de base.
« Documentos de control y seguimiento de suelos y aguas subterraneas.

'SECCION CP-RUIDO
'CONDICIONES PARTICULARES EN RELACION CON EL RUIDO

* Cumpiimiento CG-Ruido.

Se dari cumpiimiento a las condiciones generales para la explotacién y cese de las actividades de
‘autorizacion ambiental integrada que este Organo apruebe en I referido a uido (CG-Ruido).

« Valores I

Se deberén adoptar las medidas necesarias para que [a instalacicn no transmita al medio ambiente
‘exteror niveles de uido superiores a los establecidos, como valores limite en la tabla F., del Anexo | del
Decreto 21312012, de 16 de octubre de contaminacién acistica de la Comunidad Auténoma del Pais
Vasco, evaluados conforme a ios procedimientos del Real Decreto 151312005, de 16 de diciembre, por
el que'se desarrola a Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en 1o referente a la evaluacion y
gestion del ruido ambental

ite de emisicn.
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(1) Estos valores limite también son de aplicacion para las edffcaciones de us residencial no
ubicadas en ningin tpo de area acistica, referidos como sonido incidente en la totaidad de las
fachadas con ventana para las diferentes afuras de Ia edificacion.
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aplicacién. Se deberan utiizar criterios agronémicos para garantizar fa proteceidn de los susios.
Ademés, se apiicara siguiendo los cadigos de buenas précicas agrarias y las demés medidas de
proteceién de acuerdo con el Real Decreto 47202, de 18 de enero, sobre proteccian de as aguas
contra la contaminacion difusa producida por s ritratos. procedentes e fuentes agrarias y sus
modifcaciones cuando las hubiera.

— Para poder minimizar las emisiones difusas y los olores, se pririzaré la apicacion del
digestato mediante métodos de inyeccion respecto la aplicacion mediante sistemas de plato,
abanico y por caion, que estaran prohibidos salvo excepciones establecidos en ¢l Real Decrelo
4712022, de 18 de enero.

 La apicacién en el terreno del digestato podr reaizarse por Verdalia Bio Karrantza, S LU
o por los propios propietarios o arrendatarios del terreno, o por empresas sub-confratadas por
cualesquiera de estos, siempre y cuando se sigan las condiciones descritas en esta autorizacion
ambiental integrada.

— Los iinicos almacenamientos intermedios pemitdos serén o balsas ubicadas en granjas o
aquelos ofros depesitos especilcos debidamente autorzados mediante expediente separado por
los organismos competentes.

— En el caso de que la apiicacion corra a cargo de los propietaros o los arrendatarios de las
parcelas, los contratos suscrios con estos establecerén fa obligacion de ufizar y apiicar e
digestato s6ido o el agua de riego conforme a 0 previsto enla presente autorizacion. Asimismo,
Ios coniratos identiicarén las parcelas donde se deber aplicar o digestato,a superfice que dichas
parcelas representan y la dosis (Uha) a aplicar en cada parcela. Dichos contratos inclufdn la
facutad de terminacién por parte del promotor para el caso de que los propietarios o arrendatarios
de los terrenos incumpian os condicionantes establecidos en la presente aulorizacién. E1 promofor
deberd ejercer dicha facultad de terminacion en caso de detecar incumplimientos graves de dichos
condicionantes por parte de los propietarios o arrendatarios de los terrenos.

SECCION CP-AIRE

‘CONDICIONES PARTICULARES PARA LA PROTECCION DE LA CALIDAD DEL AIRE
« Cumpiimiento CG-Aire.

Se dari cumpiimiento a las condiciones generales para la explotacién y cese de las actividades de
‘autorizacion ambiental integrada que este Grgano apruebe en o referido a aire (CG-Are).

» Actividades potencialmente contaminadoras de la atmosfera.

Enla instalacién se llevan a cabo las siguientes actividades incuidas en el catélogo de actvidades.
potenciaimente contaminadoras de la atmssiera:
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susttuye el Anexo ll Ge Ia Directiva 2008/S8/CE del Pariamento Europeo y del Consejo, sobre
105 residuos y por a que se deogan determinadas Directivas. Los resiiuos a caracterizar se
sefialan en Ia seccion CP-Produccién residuos de la autorzacion o como respuesia &
requerimiento especifico por parte del érgano ambiental. En todo caso, para realizar la
caracterizacion se sequir la «Guia de criterios para la apicacién del reglamento 135712014
disponible en el siguiente enlace:

hitps v euskadi eus/contenidos/documentacioniguiat3STies_defladjuntosiguat3sT-
2014 pat

A este respecto, el promotor podr realizar una consuita al Organo Ambiental a través del
procedimiento cAporte de documentacian — DOC» (ipo «Clasiicacion de residuoss) de la
apicacion informatica puesta a disposicon de la Adminstracion General de la Comunidad
‘Autnoma de Euskad

— Segregacion en origen

‘Queda expresamente prohibida la mezcla de as distintas ipologias de residuos generados
entre si 0 con ofros residuos o efuentes, segregindose los mismos desde su origen y
disponiéndose de los medios de recogida y aimacenamiento adecuados para eviar dichas.
mezdas.

— Codificacién.

La denominacién y codiicacion correspondiente a cada residuo se establecerd de acuerdo
con a situacion y caracteristicas del mismo documentadas en el marco de la iramitacion de la
autorzacion, y de acuerdo con la Decisian de la Comision de 13 de diciembre de 2014 por la
que se modiica la Decision 2000/532ICE, sobre a sta de residuos.

— Controlde a clasficacién.

Para aquelos residuos cuya identficacién se comrespond, anto con un cédigo denfificado
‘como residuo no peiigroso, Como con uno de reskiuo pelgroso, con carcter previo a a primera
refrada se justficara su Correcta ciasficacion aporiando, en su caso, las caracterizaciones.
anaiiicas que permitan conocer si se registra alguna de las caracteristcas de pefigrosidad
definidas en ¢l Reglamento (UE) n. 135712014 de la Comision de 13 de diciembre de 2014 por
el que se sustituye el Anexo il de a Directiva 2008/98ICE.

En funcién de los resultados se podrin establecer caracterizaciones peridicas orientadas
a determinar Ia vaidez de la caracierizacién de a pelgrosidad realizada.

Para aquelos residuos cuyo destino final previsto sea la eiminacion en veriedero
autorizado, Ia caracterizacion se efectuaré de conformidad con lo sefalado en la Decision del
Consejo 200333/CE, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los citeros y
procedimientos de admision de residuos en vertederos asi com las directrices establecidas en
el Decreto 4812009, de 24 de febrero, por el que se reguia la efiminacién de residuos mediante.
depdsito en vertedero y la efecucion de rellenos.

— Cantidades producida.

Las cantidades de residuos producidas en Ia instalacion y recogidas e as aulorizaciones.
ambientales fienen caricier meramente orientativo, feniendo en cuenta las ferencias de
produccién de fa actividad y relacion existentz enire fa produccion y la generacién de residuos
reflejada en los indicadores de la actidad
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Siendor
V= Volumen de vertdo autorizado (m3/af).

Pu = Precio unitaro de control de vertco (eurosim3).

P = Precio bisico por 3 establecido en funcén de f naturaleza del vertico,

Cm = Coeficiente de mayoracion o minoracion del vertdo.
c

Coeficiente en funcion de las caracterstcas del vertdo.
c

Goefiiente enfuncion delgrado de contaminacién del vertd.
04 = Cosficiente en funcion deIa cadad ambientaldel medio receptor.
NO48008654 Escorrenias contaminadas - Planta ratamiento purines-Karrantza.

V= 17.724 mafo.
o

1,00, Indusiral clase 1
c

0,50, Con tratamiento adecuado.
C4=1,00. Zona de Categoria .
Cm=1,00x 0,50 x 1,0

0500000
Pb=0,04377 eurosim3. Agua Residual: Industial

Precio bisico establecido por Real Decreto-Ley 1/2021 (BOE e 19 de enero), vigente desde.
el de enero de 2021

Pu = 0,04377 x 0,500000 = 0,021885 euros/ms3.

Importe del CCV anual: 17.724 x 0,021885 = 387,89 eurosfafo.

El articulo 1134 de a Ley de Aguas establece que el periodo impositivo del CCV coincide con
cada aio natural. El importe del CCV anual que se liquida altuiar es el establecido en [a presente
Resolucién, en tanto no se dicte resolucion de modificacibn de las condiciones de la autorizacion
de vertdo que afectan a los factores que Intervienen en su calculo.

Por eflo, cada aiio se enviar al fular Ia tasa comespondiente al ejercico anteror, con el
importe antes establecido, salvo que deban aplicarse al periodo liuidado Ios precios basicos
aclualizados, publicados en el BOE, en sustitucion de los anteriores. En dicha tasa se indicara el
importe del CCV liquidado, plazo, ugary forma de pago.

No obstante, en los supuestos previstos en los aricuios 294.2.a)y 294 3 del Reglamento del
Dominio Pibico Hidréuiico, o importe del CCV el correspondiente periodo anual, se calculars
proporcionalmente al nimero de dias de vigencia de Ia autorizacion en relacién con el total del
ejercico

E1 CCV sers independiente de I0s canones o tasas que puedan establecer las Comunidades.
‘Auténomas o las Corporaciones locales para financiar obras de sancamiento y depuracion (art
1137 de la Ley de Aguas)
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Se tomarén as disposiciones apropiadas para reduci la probabiidad de emisiones accidentales y
para que los efuentes correspondientes no presenten peligro para la salud humana y sequridad piibica.

forma que hagan frente cficazmente a las variaciones debidas a I temperaura y composicien de los
efiventes. Asimismo, se debersn reduci al minimo la duracion de os periodos de disfuncionamiento &
indisponibildad.

Las personas ttlares de Ia instalacidn deberdn cumpl las obligaciones indicadas en el articulo S
el Decreto 2782011, de 27 de diiembre, por el que se regulan as instalaciones en las que e
esartollen actividades potencialmente contaminadoras de la atmssiera.

La seccion, itio de medicidn, puntos de muesireo, puertos de medicion, accesibiidad, seguridad
y serviios de 0s focos debera cumpir 1o establecido en las insirucciones técnicas publicadas por el
‘departamento con competencias en materia de la atmésiera.

Una vez autorizado un nuevo foco por parte de este Organo, antes de que transcurran seis meses
Gesde su puesta en marcha, se deberd remifi informe ECA inicial realizado por entidad de control
‘ambiental. En todo caso, se podra solcitar prérroga, ante el Grgano Ambiental del mencionado piazo,
por mofivos debidaments justicados.

» Actividades potencialmente contaminadoras de la atmssfera.

Las actvidades que se llevan acabo en Ia instalacion serén las incluidas en ol catélogo del Real
Decreto 10012011 de 28 de enero, por el que se actualiza el catdlogo de actividades potencialmente.
contaminadoras de la atmésfera y s establecen las disposiciones basicas para su apiicacion.

* dentiicacién de los focos. Catalogacion.

La insalacién cuenta con Ios focos recogidos en la Seccion CP-Afre induidos en e catélogo de
actvidades potenciaimente contaminadoras de fa aimésfera de Ia Ley 3412007, de 15 de noviembre,
de calidad del air y proteccidn de la atmésfera.

En el caso de que alguno de s focos no sistemicos pase  funcionar con una frecuencia media
superior a doce veces por @R, con una duracion indidual superior a una hora, o con cualquier
frecuencia, cuando a duracién giobal de las emisiones sea superior l cinco por cento del fiempo de:
funcionamiento de la planta, se deberén reguiarizar como foco de emision sistematico.

Cuando un foco sistemiico funcione como un foco no sistemético en un deteminado afo, no serd
precio realzar un control sobre dicho foco ese afio, debiendo realzarse el afio inmediatamente.
posterior, siempre que o persistan las condiciones por ias que se eXIMis su control. Esa circunstancia
debera ser justficada en el correspondiente programa de vigiancia ambiental

« Valores limite de emisicn.

La planta se expltaré de modo que, en las emisiones a a aimésfera, N0 se superen 105 valores.
limite de emisién recogidos en a tabla de la Seccion CP-Are.

E1 cumplimiento de los valores de emision se evaluara de conformidad con Io establecido en el
articuo 9 del Decreto 2787201 1, de 27 de diciembre. En el supuesto de que se detecte el incumplimiento
e aiguno de os valores limite de emisién, se deberén adoptar las medidas coectoras necesarias sin
‘demora y poner en conocimiento inmediato del departamento que tiene aiibuidas las competencias en
medio ambiente dicho incumplimiento, las medidas comectoras y sus plazos.
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— Con anterioridad a la apicacién del digestato soido y del agua de riego serd necesario
conocer las caracteristcas agronomicas del suek, a concentracién de nurientes disponidles y la
concentracién existente de metales pesados. Para elo, se debera realzar un andliis de cada suglo

receptor midiendo como minimo los siguientes parametros:
p— Unicsces
I F—
o B
Matera orgrica ams
Nidgeno (). sms
Fostors 7) - méfodo Osen | ma/Kgsms
Potaso ssmiabe () mo/Kgsms
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o (Cu)
Newel ()
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Zno @)
Merero ()
Gromo ()

‘SMS: SOBRE MATERIA SECA

— Entodo caso, o digestato ssido y el agua de riego no se podrén apicar en suelos agricolss
cuya concentracion en metales pesados sea igual o superior  los valores del Anexo IV, apartados.
B C, del Real Decreto 1051/2022.

— Una vez realizado e andisi inicial, se volverd a analizar el suelo al que se le haya aplicado
el Gigestato una vez al ao hasta e ercer afio, y posteriormente al menos una vez cada 5 afios. £
6rgano ambiental podré requerir analiss adicionales cuando lo considere necesario.

— Se registrar 1a fecha de inicio y plazos previstos para la apitcacion del digestato en cada
parcela

 Se dispondir de un Plan de fertiizacion de cada uno de los suelos, donde se identifique fa
superficie de apitcacion, se indique la dosis (Uha),la cantidad total del digerido que se prefende.
apiicar (), ¢l procedimiento a llevar a cabo, la ientiicacion y la maquinaria a ulizar para su
apiicacion en los terrenos agrénomos.

— £1 materia digerido solo podra aplicarse en Ia Comunidad Auténoma del Pais Vasco. Para
poder apicario fuera de la CAPV debera justiicarse dicho extremo y deberd contar con la
aprobacién de la CCAA de origen y destino.

— En caso de que el material digerido no conlieve beneficio para la agriculura o una mejora

colégica del suelo, respecto d [a situacion de parida, el Organo Ambiental podré oponerse a la
apiicacien.

— Con caricter general, la utiizacion el digerido en suelo agricolay a dosis a apicar deberd
establecerse caso por caso, teniendo en cuenta Ia caracterizacion del materal digerido, la
caracteristicas del suelo receptor, el cufivo y sus necesidades nuticionales  la época de
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— Documentos de conirol y seguimiento de suclos y aguss sublemineas segin los plazos
establecidos en i articulo 10.2 del Real Decreto 81512013, de 18 de ocubre.

Sin perjicio de los controles que se determinen de los andiisis de las condiciones comunicadas
n o referent a la Orden de 23 de enero de 2020, del Consejero de Medio Ambiente, Planficacion
Terrtorialy Vivienda, por Ia que se aprueba s Instniccion Técnica sobre la inferpretacion y aplicacién
de lo dispuesto en el Real Decreto Legisiativo 112016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba ol
Texto Refundido de la Ley de Prevencién y Control Inegrados de Ia Contaminacin en reiacion a la
‘exigencia de un informe base para deferminar ol estado del sueloy las aguas subterrneas, ¢l promlor
llevaré a cabo un corirol de la caidad del suelo y de las aguas subterraneas, mediante  realizacion
e al menos dos sondeos para Ia caracterizacion de las aguas, la caraclerizacén de Ia columna de
suelo extraida y la habitacien de sendos piezometros, que se emplearan para el segumiento de fa
calidad de las aguas sublemaneas. La ubicacion de los sondeos tendra en cuenta las potenciles
fuentes de riesgo y ! ujo de aguas subterraneas, permitiendo conirastar el flujo aguas amba y aguas
debajo de fa nstalacion.

« Documento dico de suelos.

Entodo caso, el promoor remitr un documento inico de suelos, elaborado por entdad acredtada
que puede desarfolar labores de investigacion y fecuperacibn de la calidad del suek, que incluya los
mencionados informes (informe periodico de situacién del suelo, inome base y documentos de confrol
y seguimiento de suelos y aguas subterraneas). Cada vez que exista la obigacion de modifcar la
‘documentacidn entregada, o entregar nueva documentacion, remiia un nuevo documento tnico de
suelos. Para redactar este documento inico se debers sequi la Instruccién Técnica aprobada por la
Orden de 23 de enero de 2020 en cuanto a su contenido y periodicidad de enirega.

« Actualzacién de la informacion de suclos.

En los supuestos en los que sea necesario actualizar o informe de base o el informe de skuacién,
el promotor remitira un documento (inico, elaborado por enfidad acreditada que puede desarollar
Iabores de investigacion y recuperacion de 1a calidad del suelo, y que incluya la informatcicn de ambos.
actualizada, asi como los documentos de control y seguimiento de suelos y aguas subleraneas.

* Inico del procediiento de declaracién de calidad de suelo.

E1 promotor deberé solcitar ante el érgano ambiental el ncio del correspondiente procedimiento
e declaracién de calidad del suelo cuando concurra aiguna de Ias circunsiancias sefialadas ena Ley
412015, de 25 de juno.

« Enidad acredtada.

La informacin que deba aportarse en cumplimiento del presente apartado deberd ser realizada

por una entidad acreditada segin 0 establecido en el anteriommente ctado Decreto 1992006, de 10 de.
ochubre, asi como segin o establecido en as instnicciones que este Organo pueda aprobar a al fecto.

« Movimientos de tieras.

En relacion con movimientos de tierras derivados de modficaciones de las insialaciones en
promotor debers cumpli Ias siguientes condiciones:

1.— En caso de prever una modificacion que conlieve €l movimiento de firras dentro de la
parcela en la que se encuentra autorzada la nstalacion

) De conformidad con el apartado 1.¢) del artculo 25 de la Ley 412015, de 25 de junio, el
promotor e la actividad deber caracterizar aquelos maferiales (teras, escombros, etc) objeto
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funcionamiento de las medidas protectoras y correctoras  los distintos sistemas de control de los
procesos y de la calidad del medio e incorporara un andiisis de 105 fesuitados, con especial mencicn a
las incidencias mas relevantes producidas en este periodo, sus posibies causas y soluciones, asi como
el detale e a toma de muesiras en Ios casos en los que no se haya especiicado de antemano.

= Documento refundido del Programa de Vigiancia Ambiental.

E1 promotor debers elaborar un documento refundido del programa de vigiancia ambiental, que
recoja el conjunto de obligaciones propuestas en la documentacion presentada y las establecidas en la
presente autorizacion ambiental ntegrada. Este programa deber concretarlos parémetros a confroar,
I0s niveles.de referencia para cada parametro, a frecuencia de 103 andiiis o mediciones, las técnicas.
e muestreo y andisis y la localzacién en detalle de los puntos de muesireo. Deberd incorporar
‘asimismo el comespondiente presupuesio.

Ademés, el programa de vigiancia ambiental debera inclui la deferminacion de los indicadores
caracteristicos de la actividad y la sistemética de anisis de dichos indicadores, que permitan fa
comprobacion de a eficacia de las medidas y mecanismos implantados por a propia empresa para.
‘asegurar la mejora ambiental (ndicadores ambientales).

SECCION CG-PRTR
CONDICIONES GENERALES EN RELACION CON EL REGISTRO DE CONTAMINANTES
« Declaracién Medioambiental.

Con carécter anual, antes del 31 de marzo, el promotor remitiré @ este Organo Ambiental la
Decaracion Medioambiental e los datos referidos al afio anterior sobre las emisiones a a atmosfera
¥ al agua y Ia generacicn de todo ipo de residuos, a efectos d la elaboracion y actualizacion del
Inventario de Emisiones y Transferencias de Contaminantes E-PRTR Euskadi, de acuerdo con el Real
Decreto 50872007.

La transaccion de dicha informacidn se realizaré siguiendo el procedimiento telemitico de entrega
‘establecido por parte de la Adminisiracién General de la Comuridad Autonoma de Euskadi.

Parte de los datos confomarén el Registro de Actividades con Incidencia Ambiental de la
Comunidad Auténoma el Pais Vasco, base de las transacciones de informacion a los Registros de la
‘Agencia Europea de Medio Ambiente (Registro E-PRTR Europa).

La Declaracion Medioambiental seré pibiica, ajustindose a as previsiones de la Ley 2712006, de
18 de julo, po a que se reguian s derechos de acceso a a informacién, de participacion piblca y de
‘accesoaa usticia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4ICE y 2003/2005/CE)

y garantizindose en todo momento el cumpiimiento de las prescripciones de la Ley Org
de's de diciembre, de proteccion de datos personales y garantia de Ios derechos digiales.

SECCION CG-FDN

CONDICIONES GENERALES SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS Y CONDICIONES DE
FUNCIONAMIENTO EN SITUACIONES DISTINTAS A LAS NORMALES

« Operaciones de parada y puesia en marcha de la planta y operaciones programadas de
manenimiento.

Enlo que se refere a las operaciones de mantenimiento anuales programadss, a empresa deber

disponer de una estimacibn de las emisiones y residuos que se pudieran generar, y de la gestion y
ratamiento en su caso,
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Los valores limite en ei exterior estin referenciados a una altura de 2 metros sobre el nivel del
suelo y a todas las alturas de la edificacion en el exterior de las fachadas con ventana.

En orden a acreditar ¢l cumplimiento de los valores limite sefaiados, con cardcter previo aa puesta
‘en marcha de la instalacin se deber presentar una modelzacion de los 10c0s de ruido asociados a la
actvidad para asegurar su cumplimiento.

Las actividades de carga y descarga, asi como el transporte de materiales en camiones, debe
realzarse de manera que el uido producido no suponga un incremento importante en el vl ambiental
delas zonas de mayor sensibiidad acstica.

Entodo caso, los métodosy procedimientos de evaluacién, asi como los informes correspondientes.
dichas evaluaciones, se adecuaran a lo establecido en las insirucciones técnicas emitdas por este
Grgano ambiental

En caso de existr superaciones, se deberd presentar una propuesta de medidas correctoras.
destinadas a correqir las posibles Superaciones. Para cada medida se deberd proponer un calendario
e actuacién, asi como una persona responsable de su ejecucion.

= Controldel uico.

Se deberén realizar las evaluaciones de los indices acisticos Ld, Le, Ln, LAeq.Ti y LAeq 60
‘segundos con una periodiciiad trienal para acreditar el cumplimiento de los fimites establecidos en el
‘apartado anterior. De acuerdo con los resutados obieridos durante las dos primeras mediciones, o
promotor podra solicitar ampliar a periodicidad para dichas meiciones.

SECCION CP-PVA

'CONDICIONES PARTICULARES EN RELACION CON EL PROGRAMA DE VIGILANCIA
AMBIENTAL

“Cumplimiento CG-Programa de Vigiancia Ambiental

‘Se dari cumpiimiento a las condiciones generales para la explotacién y cese de las actividades de
‘autorizacion ambiental integrada que este Organo aprucbe en o eferido a sueio (CG-PVA).

« Control e los indicadores de a actividad.
E1 promotor realizar un seguinviento anual de los parémetros indicadores del funcionamiento de

1a actividad en relacion con su incidencia en ¢l medio ambiente contemplados en la siguiente abia que
‘deberd presentar unto al programa d vigiancia ambiental del aio correspondiente.
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— Cese de fos vertdos al dominio piblico hidréulco.

En el caso de que cesen Ios vertidos al dominio pibico hidréuiico, ya sea por conexion a la
red de alcantarilado o por fivaizacion de la actvidad gencradora del vertdo, el fiiar debe
comunicarto a 1a Administracion a fin de dicar Ia resolucién de extincion de la autorizacién para el
vertido al domiio pblico hidréulico, donde e har consiar la fecha finl de devengo del canon de
control de vertdos. Con caracter general,la fecha seré la de la comunicacién del tular, siempre
que los vertdos hayan cesado de manera efectiva

~ Transferencia de fa autorizacion.

‘Cuando se produzca un cambio en la eniidad responsable de Ia actividad generadora de Ios.
vertidos, o antiguo responsabe debe comunicarlo a a Administracicn en el pazo de un (1) mes.
De o hacerlo asi, podrén adoptarse las actuaciones sancionadoras previstas en el articulo
116:3.0) de a Ley de Aguas.

Por su parte, el nuevo responsable de a actvidad generadora de 10s veriidos debe solictarla
transferencia de Ia autorzacion ante la Adminisiracion en el piazo de un (1) mes, aporiando la
oportuna documentacion acreditativa y subfogandose expresamente en 10dos Ios derechos y
obiigaciones derivados de la situacion en que se encuentre el expediente de vertido. Con base en
Ia documentacion presentada, la Adminkiracion dictard a resolucion procedente. Si, por el
contraro, el nuevo responsabie no presenta la citada soliciud, se podran adoptar las actuaciones.
sancionadoras previstas en el ariculo 116.3 de Ia Ley de Aguas.

~ Vigencia del canon de controlde vertidos.

Mieniras no se comunique el cambio que se haya producido, ya sea el cese de 0s vertidos o
el cambio en a entidad responsabe de a aclvidad, se continuara devengando el canon de conlrol
de verldos, por Io que Ia Administracion emitra en todo caso la correspondiente fuidacién,
conforme alartculo 294 del Reglamento del Dominio Piblico Hidraulico.

2~ Responsabiidades del tlar de la autorzacion.

Elpresente informe s refiere exclusivamente aa ealizacion de vertidos al dominio pibiico hicrauiio
on las condiciones establecidas en el mismo y no faculta para a realzacion de olros vertidos de aguas.
o productos residuales, o de cuslquier ofra acuacion complemenara susceptbles de contaminar las
‘aguas continentales o cualquier olro elemento del dominio pdbico hidrauico.

La autorizacion no exime de cualquie ofra que pueda ser necesaria para la ejecucién de las obras,
el fercicio de la actividad y de las que deban ser oforgadas por olros Grganos de las Adminisiraciones
Pibiicas con competencias en la materia

La autorizacion no eximir al ttlar de su posible responsablidad civi por 0s dafios que pueda
causar el vertido en cultivos, animales, fauna piscicola, personas o bienes. Tampoco le eximird de la
responsabildad penal derivada de a legislacion reguladora del deito ambiental.

Asimismo, la autorizacin se otorga sin periuicio de terceros y dejando a salo el derecho de
proiedad, con la obligacion de conservar o esti las servidumbres legales exstentes.

3. Vertdos con orave riesgo medioambental.

En el caso de que se produzca un vertido que incumpla las condiciones de la autorizacin y que,
‘adems, impique riesgo para a salud de las personas o pueda perjudicar gravemente ¢l equilbrio de
Ios sistemas naturales, el tiular suspendera inmediatamente dicho verlido, quedando obigado,
‘asimismo, a noticario a Agencia Vasca del Agua de la Comunidad Auténoma del Pais Vasco Agua, a
Ia direccion de correo alertaksurketak@uragentzia eus, y a os Organismos con responsabildades en
Proteccién Civily en materia medioambiental,  fin de que se tomen las medidas adecuadas.
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En los casos de nolificacion previa preceptiva, cuando concura alguna de las causas
prevstas en el aticulo 31 de Ia Ley 7/2022, de & de abrl, de residuos y suelos contaminados.
para una economia circular, y desarrolladas en el rticulo § del Real Decreto 55312020, de 2 de.
junio, tanto el 6rgano ambiental de la CAPY como el 6rgano competente de ia comunidad
auténoma de destino podran oponerse al trasiado de os residuos, comunicando su decision
motivada al operador en el plazo maximo de ez dias desde la focha de presentacion de la
Pofificacion de trasiado.

Se podé efectuar una notiicacisn general con una vigencia méxima de tres afios para
residuos de simiares caractersticas fsicas y quimicas que se destinen a una misma instalacion.

Se guardarin las nofficaciones previas durante, al menos, tres afos desde que finaice su
vigencia

— Verificacin del transporte.
En el caso de los residuos peligrosos deberd verifcarse que el ransporte a utizar para su

traslado hasta las instalaciones del gestor autorizado redne 10s requistos exigidos por la
legislacién vigente para el ransporte de este tipo de mercan

En el caso de que en la autorizacion ambiental correspondiente se permita la posibiidad de
trasladar residuos entre centros de a misma empresa, se debera dar cumpimiento al Acuerdo
Europeo sobre ransporte interacionl de mercancias pelirosas por carretera (ADR 2021) para
‘aquelos residuos a los que resulte de apicacion.

— Traslado ransironterizo (exportacién).

En aquellos casos en los que se exporten residuos fuera del Estado, se deberd dar
‘cumplimiento a lo establecido en el Regiamento (UE) 2024/1157 del Pariamento Europeoy del
Consejo, de 11 de abri de 2024, relativo a los trasiados de residuos, por o que se modfican los
Regiamentos (UE) n® 125712013 y (UE) 2020/1056, y se deroga el Reglamento (CE)
101372006,

— Archivo cronolégico.

Las personas fsicas o juridicas registradas y s productores iiciales que generen mis de 10
foneladas de residuos no peligrosos a ako ispondran de un archivo electranico donde se fecojan,
por orden cronolégico, la cantidad, naturaleza y orgen el residuo generado y la cantidad de
productos, materiaes o sustancias, y residuos resulantes de la preparacion para la reutizacion,
del recilado, de ofras operaciones de valorizacion y de operaciones de eliminacin; y cuando
proceda, se inscrira también el destino, Ia frecuencia de recogids, e medio de transporte y ¢l
método e tratamiento previsto del residuo resutante, asi o de productos, materiales
¥ sustancias. Ademas, se inchira la informacion de los residuos almacenados al fnal de cada
ejecici. Las inscripciones del archivo cronologico se realzardn, cuando sea de aplcacién, por
cada una de las operaciones de tratamiento aulorzadas de conformidad con los Anexos 1y I e
laLey 72022

El archivo cronolégico se remitica anualmente a este Organo Ambiental en el informe del
programa de vigiancia ambiental del aito incorporando igualmente la relacion de 1os residuos.
que se encuentran aimacenados femporaimente al ina del ejercicio objeto de dectaracion

Las entidades o empresas que generen o utiicen subproductos llevarn un registro
cronolégico de a naturaleza, cantdades producidas y gestionadas como subproducio, ai como.
de los destinoslprocedencia de los mismos.
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anaerobia (en ausencia de oxigeno) durante aproximadamente 30 ias a una temperatura de entre
5055 C donde se genera el biogas como producto de la degradacién de 05 compuestos volatles
presenies en los residuos de enirada. EI biogas, con aproximadamente 5-60 % de CH4 se
aimacena en la parte superior de los digestores mediarte un gasometro de doble membrana
Desde este gasometro se comunica el biogés mediante un soplante hasta I0s gasometros del
digestor secundario y tanque buffer EI biogas generado puede tener 3 destinos:

« Se conduce hasta el modulo de pgrading para su transformacion en biometano.
« Se utiza en1a caldera de Ia propia instalacion.

= Se quema en a antorcha de seguridad si no hay posibiidad de enviar e biogés al méduio
de upgrading.

~ Msdulo Upgrading: el biogas generado en los digestores se envia a la linea de
acondicionamiento y eliminacion de impurezas, en el cual se produce el secado del biogas y
absorcion en carbén acivo. A continuacién, se ¢limina el scido suffdrico, los COVs y sioxanos
del gas a partir de una torre de desuliracian, con ol objetvo de que ¢l gas sea optimo para el
tratamiento de purificacion de uporading. Cuando ¢l biogas llga a este médulo es somefido a un
proceso de enviquecimiento para a prodceion de biometano mediante tecnologia de membranas.
Para elo, el biogés se comprime y atraviesa un sistema de membranas obteniendo dos corrientes.
separadas. Por un ado, se obtiene biometano y por otro, el off-gas, formado mayoriariamene por
CO2. El biometano se exirae el médulo e upgrading para e proceso de icuefaccion, mientras.
que el offgas se puede recuperar de forma icuada para su empleo en la indusiria o comprimido
para su uso en Invermaderos o venteado a a atmosera.

 Produccién de BioGNL: i biogés se transforma en gas icuado para faciiar su aimacenaie
temporaly distrbucion desde Ia planta. Este es almacenado en un tanque de 0 m3.

— Separacion de las fracciones del digestato: ¢l digestato residual oblenido en Ia digestién
‘anaerobia se bombea desde 05 digestores secundarios hasta un separador mecanico que genera
una fraccibn sikda con pofencial feriizante, y una fraccion liquida apta para riego. La fraccion
s5ida se acumula drectamente dentro de la nave en un sio de aimacenamiento de 2000 3 de

capacidad hasta su uso.

— Tratamiento de la fraccion liquida del digestato: en cuanto a a fraccion liquida, esta se rata
n 3 etapas. Primeramente, se realiza un Stipping a través de unas columnas de relleno por las
que circuia el liquido y un o de aire a contracorriente, se produce la desorcion del as amoniaco
que contiene el agua. Esta corrente que contiene ! gas amoniaco se trata a contnuacion en una
torre de lavado Scrubber, en la cual mediante Ia circulacion de agua acidficada (4cido sulfirico) el
aire safurado de amoniaco se converlra en sulfalo amdnico y serd aimacenado en un depésito
aparte. Este sufato amnico puede ser uiizado como abono. A confinuacién del desgasado de
amoniaco, se reaiza un tratamiento biolégico en dos fases para reduci el contenido en nitogeno
y materia organica: en ia primera fase aerobia de nitrficacin, el nirsgeno amoniacal se conviere:
en nitrato, para en una sequnda fase anasrobia de desntiicacion, el irato reducise a nitogeno
gas, que es eliminado a la atmésiera. La degradacin de ia materia organica mediante
mictoorganismos genera un crecimiento celular de os mismos que es reirado del sistema en forma
de lodos en excesd desde el mismo reactor y que podran ser digeridos en a misma instalacion.

Tras el tratamiento de eliminacién de nilrbgeno, el digestato liquido podrd ser entregado a
gestor autorizado o utiizado a través de a ferimgacicn en suclos de fieras labradas y tierras para
pastos pemanentes.

E1 digestato liquido tratado ira a un depsto cemado de almacenamiento con una capacidad
aproximada de 21.000 m3. Adicionaimente, si uera necesario, se ispondran, para su amacenamiento
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Los residuos generados en las paradas y puestas en marcha, las operaciones de mantenimierto,
como en situaciones anémalas deberan ser gestionados de acuerdo a lo establecido en la
Secciones CP-Produccion residuos y CG-Produccién residuos.

« Cese de la actvidad.

Sin pericio de Ia Ley 2612007, de 23 de octubre, de responsabiidad medioambiental y ¢l Real
Decreto 151412008, de 2 de octubre, por el que se regula la proteccion de las aguas sublerréneas.
contra la contaminacién e deferioro, asi como de Ia legilacion pertinente en materia de proteccion
el suelo, el promolor deberd cumplr las condiciones establecidas en 103 siuientes apartados.

 Tras el cese defiiivo de las actividades, el filar evaluari el estado del suelo y la
contaminacion de las aguas sublerraneas por 1as sustancias peligrosas relevantes uiizadas
producidas o emitidas por la nstalacion y comunicara a este Organo los resultados de dicha
evaluacion. En ¢l caso de que la ovaluacion determine que Ia instalacien ha causado una
contaminacion significativa del suelo o de Ias aguas sublerrineas con respecto al estado
establecido en los informes de investigacién de la calidad del sueo realizados en la tramitacion de
Ia deciaracion de caiidad del suelo, el fular fomar las medidas adecuadas para hacer frente a
dicha contaminacién con objeto de festablecer el emplazamiento de Ia instalacion a aque estado,
siguiendo tas normas del Anexo l de 1a ciada Ley 2612007, de 23 de octubre.

— En cualquier caso, una vez producido el cese defintivo de actvidades, el promotor deber
proceder a la retrada de todas las sustancias pelirosas  a la geston de 10005 105 residuos.
existentes en las instalaciones, de forma que a la fecha de ciefre definiivo se haya lmpiado e
emplazamiento y se hayan eniregado a un gestor autorizado Ia folalidad de los residuos
remanentes en a instalacion. Se garantizaré que el emplazamiento no cree un riesgo sigficativo
para a salud humana i para el medio ambiente debido afa contaminaci del suelo y de 2s aguas.
subterraneas, derivada de a actvidad.

— Dado que a actidad se encuenira en o émbito de apicacién de la Ley 472015, de 25 de
junio, para a prevencion y correccin de la contaminacion del suelo y del Real Decreto 92005, de
14 de enero, por el que s establece la relacion de actividades potenciaimente contaminanies del
suelo  los criterios y estandares para a declaracion de suelos contaminados, el promotor debera
en el plazomaximo de dos meses informar al Grgano ambiental de dicho cese, acompafiando dicha
comunicacion de una propuesta de actuacién a fin de que este establezca el alcance de sus
obiigaciones y el plazo maximo para el niio del procedimiento para declarar la calidad del suelo
de conformidad con o dispuesto en el ariculo 31.3 de la Ley 412015 de 25 de junio. En la Seccion
CP-FDN se establece el c3digo de actividad correspondiente con la norma.

Con caricter previo al cese de actividad, e promotor deberd proceder a la gestion de 10dos I0s.
residuos existentes en las instalaciones, de acuerdo a o establecido en las Secciones CP-Produccion
residuos y CG-Produccion residuos.

« Cese temporal de a actvidad.

En el caso de comunicar el cese temporal de la actvidad, el promotor deberd remii junto con la
comunicacion del cese temporal un documento que indique cormo va a dar cumpimiento a 0s controles.
¥ requisios estabiecidos en la autorizacién ambiental integrada que le son de apicacion pese a la
inactvidad de a planta.

Asimismo, con carcter previo al reinicio de Ia actidad, se debers asegurar el correcto
funcionamiento de las instalaciones, de cara a eviar cualquier vertido o emision con afeccidn
medioambiental

« Medidas preventivas y actuaciones en caso de funcionamiento anémalo





OEBPS/image/AC20450800127.png
de consiruceion y demolicion y en el Decreto 11212012, de 26 de junio, por el que se regula fa
produccién y gestin de los residuos de construcaign y demoliien.

De acerdo con el aticulo 4 del citado Decreto 11212012, e promotor deberé inclu en los.
proyecios bsicos y de ejecucibn de fa obra un estudio de gestin de residuos y materiles de
construceion y demolicién, que tendra el contenido mirimo esiablecido en su Anexo |

Asimismo, y sin perjuicio de las oblgaciones previstas en el Real Decreto 10512008, de 1 de.
febrero, el contratista deber claborar un pian que refiej como llevari a cabo las obiigaciones que:
le incumban en relacién con ios residuos y materales de construccién y demolicicn que se vayan
a produci en a obra. Dicho plan se incorporaré a os documentos contraciuales de 12 obra

©) Los residuos con destino a vertedero se gestionarén de acuerdo con el Real Decreto
148172001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminacién de residuos mediante depdsito
en vertedero y con el Decreto 4912008, de 24 e febrero, por ¢l Que se reguia la ciminacion de
residuos mediante deposio en vertederd y 1a efecucion de los rellencs.

Los rellenos a los que se pudieran destinar los materiales sobrantes de la actvidad deberdn
cumpli las condiciones sefialadas en e Decreto 4972008, de 24 de febrero.

Unicamente se permitra 1a_deposicion en rellenos o acondicionamientos de terreno de.
materiales con contenidos en contaminantes por debajo de los valores ndicativos de evaluacion
VIE-A, recogidos en el Anexo Il de la Ley 412015, de 25 de junio, para laprevencicn y correccion
de1a contaminacicn del suck.

d) Los recipientes o envases que contengan residuos pelgrosos deberén observar s nomas.
de sequridad establecidas en la nomatva vigente. Los recipientes y envases que contengan
residuos peigrosos deberdn estar etiquetados, de forma clara, legble & indeleble  permaneceran
cemados hasta su enirega a gestor en evitacion de cualquier pérdida de contenido por derrame o
evaporacion.

&) La gestion del aceite usado generado se haré de conformidad con el Real Decreto 6792006,
de 2 de junio, por el que se regula fa gestion de los aceies industiales usados.

Elsimacenamiento temporal de fos aceites usados hasta ol momento de su recogida por gestor
autorizado se realizara en depdsitos contenidos en cubeto o sistema de seguridad, con objelo de.
eviar 1a posibe dispersion de aceites por rotura o pérdida de estanqueidad del depdsito principal

) Con objeto de facitar el cumpimiento de fa normativa en materia de gestin de residuos,
deberén disponerse sistemas de gestion de os residuos generados en as dferentes labores. Estos
sistemas seran gestionados por los encargados de dichas labores, que seran responsables de su
corecta utiizacion por parte de s operarios. En particular, en ningiin caso se produciran efluenes.
inconirolados procedentes del almacenamiento de combustiles y productos  del mantenimiento
de la maguinaria, i a quema de residuos.

) De acuerdo con lo anterior, se procederd al acondicionamiento de una zona especifca que.
‘comprenda instalaciones cublertas para el almacenamiento temporal de residuos peigrosos tales
comoatas de aceites, itrs, aceites, pinturas, fc., habiltano, adems, y separados de aquellos,
contenedores especificos para residuos no peligrosos e inertes. Dichos contenedores pemanecerdn
cemados hasta su cnirega a gestor en evilacion de cualquier pérdda de contenido por derame o
evaporacibn. Asimismo, a o largo de la obra se instalarén dispositvos estancos de recogida (bidones,
etc) delos resicuos generados, proceciéndose a su segregacién de acuerdo con su naturaleza, todo.
el previo a su aimacenamiento temporal e e mencionado punto mpio.
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» Sistemas de captacién y evacuacion de gases.

Las chimeneas de evacuacion de los gases residuales de 105 focos alcanzarén una cota de
coronacién, no inferior a la establecida en a tabla de a Seccién CP-Aire La seccion, st de medicion,
puntos de muesireo, puertos de medicion, accesibildad, seguridad y servicos de los focos debera
cumplr lo estableciio en las nstrucciones {écnicas publicadas por el departamento con compefencias.
on matera de la atmssera.

« Emisiones dfusas.

En el caso de que se identifiuen en la instalacion focos de emision fusa, se deberdn observar
las siguientes medidas:

~ Cargay descarga. Transporte:
« Cargaldescarga con puipo.
 Minimizaral méximo las maniobras de carga y descarga de material
 Reduci i méstmo posile Ia altura de caida cuando se descarga material
o Cerar totaimente la cuchara o as garas fras haber recogilo f materal.
 Dejar ia cuchara en s pis el tempo suficiente después de a descarga.
« Cargaldescarga con paia mecnica.
 Minimizaral méximo las maniobras de carga y descarga de material
 Reduci i méstmo posile Ia altura de caida cuando se descarga material
o Al cargar camiones procurarnroducio miximo posile fa pala e a cama del camién.

« Los caniones encargados del transporte de material deberdn if cubiertos con onas u otros
elementos que impidan la emision de pONo.

« Asimismo, se restringir la velocidad de conduccion de 105 ver
cirulacibn de vehiculos debern estar pavimentadas.

Ios y las zonas de

~ Limpieza de viales, suelo y maquinaria:
« Se llevari a cabo limpieza pericdica de s viaies, delsuelo y de la maquinaria.

« La lmpieza de visles y susios se realizari mediante méquinas barredoras-baldeadoras,
‘combinando el equipo de baideo con el equipo de barido para evitar a dispersion del polvo.

Con objeto de minimizar las emisiones difusas se levar un correcto manterimiento de 105
sistemas de captacién de emisiones, asi como la mpieza de la planta, cemamiento d las puertas
‘exterores y de las naves, enlre ofras, ademss de aplicar buenas précticas ambientales y las mejoras
técnicas disponibies.

La adminisiacién poré soliiar a adaptacién de la saiia de los foc0s difusos para incorporaria
en la auforzacion como emisiones canaizadas, con sus limites y periodicidades de medicien
conespondientes.
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« dentficacion de los focos.
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(1) Exigencia de cumpimiento de las condiciones consiructivas establecidas en la Instruccion
‘Técnica 07: Altura de chimeneas, de la Orden de 11 de Juio de 2012, de la Consejera de Medio
Ambiente, Planicacion Terrtoral, Agrculura y Pesca.

‘Ademés, se generan emisiones difusas en régimen discontinuo, ocasionadas principalments.
n las operaciones de descarga de los residuos, las operaciones de manipuiacion de materiaes
1as fugas de Ios procesos productivos y en la circulacion del trfico rodado dentro de la nstalacion

« Valores limite de emisicn.

La planta se expltaré de modo que, en las emisiones a a aimésiera, no se superen 105 valores.
limite de emisién recogidos en a siguiente tabia para los focos sistematicos identificados.

MED | e ez | OVE e - =)
o) 2 monm - veasomen e
.\ = o nn - s .
cor a oo - ez .
P s oo - [Ee ¢
© = s crms s =) 5
Nox = s cnms s o
2 sox = s chms s e |
cor - - s [
[ - - s [,

(1) Se justificara el cumpiimiento o bien a ravés de la concentracion de olores 0 bien a través.
de 1a concentracion de amoniaco.

(2)Limites de emisién referdos a as siguientes condiciones: T=273K, P= 101,3 KPa y gas seco

(3) Orden de 11 de julo de 2012, de la Consejera de Medio Ambiente, Planifcacién Terrorial
‘Agrcutura y Pesca, por la que se dictan instrucciones técricas para el desarmolo del Decreto
27812011, de 27 de diciembre, por el que se reguian las insialaciones en las que se desarmollen
actividades potenciaimente contaminadoras de la atmésera.
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valores de los indices acistcos evaluados conforme a los procedimientos establecidos en el Anexo Il
el Decreto 21312012, de 16 de octubre, cumplan, para el periodo de un afio, que:

— Ningin valor promedio del aito supera los valores fjados en la correspondiente tabla - del
citado Anexo .

— Ningiin valor diario supera en 3 4B 0s valores fjados en la correspondiente tabla F del citado
Anexol.

~ Ningin valor medido_del indice Lkea, Ti supera en 5 dB los valores fjados en la
correspondiente tabla F del citado Anexo |

La documentacién generada del control de Ia actvidad se enfregar al Organo ambientalsiguiendo
lo indicado en la seccién CG-PVA.

SECCION CG-PVA
CONDICIONES GENERALES DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
« Programa de Vigiancia Ambientl.

E1 programa de viglancia_ambiental deberé ejecutarse de acuerdo con lo_ previsto en la
‘documentacidn presentada por el promotor y con o establecido en 1o siguientes apartados.

» Controly remisin de los resultados.

En general se deberdin sequi las insirucciones de Ia guia de «Enirega del programa de vigiancia
‘ambientals disponible en a pagina web:

hitps . euskadi eus/contenidosidocumentacioniguias_ingurunetieu_deflacjuntos/pva.pdf

Los resultados de los diferentes anlisis e informes que consiityyen el programa de vigiancia
‘ambiental quedarén debidamente registrados y se remitian a este Grgano Ambiental siguiendo el
procedimiento telemético e enirega establecido a tal efecto, denominado «Enrega de Programa de.
Vigiancia ambiental (PVA)», al que Se actede desde ¢l apartado «Tramitacions de la pagina web

hit: /. cuskadL cusiautorzacion/aat ippeiweb01-aZingurules!

En todo caso se deberén sequir las nsirucciones, modelos y codifcaciones del apartado
«Documentacidna de dicho procedimiento en a web.

De esta manera, todos los conlroles reaiizados durante el periodo al que se refere el ctado
programa, a excepcibn de Ios referidos a vertdos de aguas a cauce y/o mar, se presentaran dnicamente.
Junto con programa de vigiancia ambiental y na vez finalzado el i de referencia

Unicamente en los casos en los que se regisiren incumpimientos de las condiciones establecidas.
se deberd realizar inmediatamente, fras el conocimiento e esie hecho, fa correspondiente
comunicacion a este Organo Ambiental de acuerdo con o establecido en los apartados de condiciones.
particulares sobre medidas preventivas y condiciones de funcionamiento en situaciones distntas a as.
normales.

Asimismo, s controles con una periodicidad superior al afi se remitrén dnicamente dentro del
programa correspondiente i afo en el que se realice ¢l conlrol.

Dicha remisién se hari con una periodicidad anua, siempre antes del 31 de marzo y 0s resutados.
el programa de vigiancia deberan acompafiarse de un informe. EI Gtado informe englobara
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‘Se guardari la informacién del archivo cronologico durante, al menos, cinco afios y estard.
a disposici de las autoridades competentes a efectos de inspeccion y control

— Memoria resumen.

De conformidad con o establecido en o articulo 65 de fa Ley 712022, de & de abrl, de residuos:
¥ sulos contaminados para una economia crcuar, f promotor deberd eniregar, anies dei 31 de
marzo del afio posterio respecio al cual se hayan recogido los datos y dentro del programa de.
vigiancia amblental correspondiente, una memoia resumen de a informacion contenida en el
archivo cronolégico, con el contenido mirimo que figura en el Anexo XV de esta Ley.

— Plan de minimizacion.

Los productores iiciles de residuos peligrosos deberén presentar cada cuatro afos un
plan de minimizacicn que incluya las pracicas que van a adoptar para reduc la cantidad de
residuos pefgrosos generados y su peligrosidad. Quedan exentos de presentar el plan los.
productores iniiales e residuos peigrosos que generen menos de 10 toneladas al afo, las
empresas de instalacion y mantenimiento,  os productores iniciales que dispongan de
certficaciin EMAS u ofro sistema equivalente, que incluya medidas de minmizacion de este
o de residuos, constando la_informacion correspondiente en la_deciaracion ambiental
validada. En casa de acogerse a alguno de los regimenes de exencidn mencionados se debera
presentar la correspondiente acreditacion.

1 plan de minimizacion en el ko que comesponda, o a acreditacion de estar exento una
inica vez, se deberd eniregar en o programa de vigiancia mbiental con el codigo 121 tal y
‘como aparece en a Seccion CG-PVA.

— Puesta en ¢l mercado de Envases.

En caso de que la empresa ponga en el mercado productos con envases y embalaje
deberd remitr, con anterioridad al 31 de marzo de cada afo, o justficante de haber enviado la
informacion contenida en el apartado 2 del Anexo IV del Real Decreo 1055202 de 27 de
diciembre, ante a Direccion General de Calidad y Evaluacion Ambiental del Ministerio para la
Transicién Ecologica y el Reto Demografico reativa a la Declaracion anual de envases. Dicha.
remision se realizar junto con el programa de vigiancia ambientaldel afo comrespondiente.

Asimismo, daré cumpiimiento a las obigaciones de los dsirbuidores de productos
envasados esiablecidas en el articulo 43 del Real Decreto 1055/202, de 27 de diciembre, de
envases y reskiuos de envases.

E1 promlor estar obligado a aplcar un Plan Empresarial de Prevencién y Ecodisefio con
caricter quinquena si, a 0 largo de un ao natura, nfroduce en ¢l mercado Una cantidad de
productos envasados y, en su caso, de envases industriales o comerciles, que sea susceptble
de generar residuos de envases en cuaniia superior a las siguientes cantidades:

250 toneladas, i se trata exclusivamente de vidrio.

— 50 toneladas, s se trata exclusivamente de acero.

— 30 toneladas, s se rata exclusivamente de aluminio

20 toneladas, s se rata exclusivamente de plastico.

20 toneladas, si se rata exclusivamente de madera

— 15 toneladss, s se rata exclusivamente de cartén o maferiales compuestos.
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temporal, de depésitos flexivis totaimente estancos, evitando evaporacion y eviando la pofferacién
e microorganismos y aigas debido a a ausencia de luz y afe

Las materias primas empleadas en la planta son residuos no pelgrosos procedentes. de la
agricutura y de la ganaderiz

el digestato liquido.

E1 dcido sulfirico se almacenaré en 2 depssitos de doble pared que cumplan con la nomativa
APQS para el aimacenamiento de liquidos comosivos en recipientes fios.

E1 consumo energético totalen toda la planta es de 38.074 MWH/afo. Asi, se consume energia
eléctrica para as necesidades del proceso (alimentacibn o recepcion de residuos, digesiion anaerobia,
upgrading, separador s3ido-iquido, cuarto de bombas, calefaccion y elementos auxliares), para 105
equipos roativos de las diferentes partes de a planta y para 10s servicos generales como el alumbrado
y oficinas. Por oiro lado, se consume diésel como combustible para la maquinaria mavl (carretlas
elevadoras, retroexcavadoras, etc) parala caldera (con una potencia de 734 kW) se ufiiza gas natural
¢l mismobiogas generado en e proceso.

El agua_consumida en Ias instalaciones proviene de captacion de red y asciende a
310250 m3/afio. El agua se destinara fundamentaimente para el consumo del personalen planta, para
ias labores de impieza y para el mantenimiento del depésito de aguas contra incendic.

Se dispone de 3 0cos de emision a la atmsfera:

— Bioftro: se dispone de un biofitro para a depuracion del aire extraido en la nave de
recepcion de soldos y aimacenamiento de la fraccién solida proveniente del digestato.

— La coriente de aite, una vez ratada en el biofitro se emit a a atmosfera a ravés de una
chimenes.

— Caldera de biogas: se producirén gases de combustién proverientes e a caidera para el
‘suminisro de calor para el proceso de digestion anaerobia.

— Grupo electrégeno: se producirdn gases de combustin provenientes del grupo electrigeno
utiizado en el proceso de servicios generales.

Los efluentes generados se componen de aguas pluviales lmpias y aguas pluviales grisss, cuyo
Vertio se realiza a arroyo de Las fuentes. Los fujos de escurido de residuos y de fecales se derivan
al proceso de digestion anaerobia, y la fraccion liquida trtada derivada del proceso de stripping y
nitrficacin/desnitificacion, en caso de no ser uiizada como fertiiego, s¢ leva a gestor autorizad.

En la intalacibn se implantaran las siguientes tscnicas contempladas en a Decision de ejecucion
(UE) 201811147 de Ia Comisién de 10 de agosto de 2018 por la que se establecen las conclusiones.
sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en el ratamiento de residuos, de conformidad con la
Ditectiva 2010/75/UE del Pariamento Europeo y del Consejo: MTD1, MTD3, MTD3, MTD4, MTDS,
MTDS, MTD7, MTDE, MTD11, MTD13 MTD14, MTD1S, MTD16, MTD18 MTD1S, MTD21, MTD22,
MTD23, MTD34, MTD33, MTD35, MTD34 y MTD38.
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» Sistemas de captacién y evacuacion de gases.
‘Se daré cumplimiento a apartado del mismo nombre de las condiciones generales de afe (CG-Ae).

Con objeto de minimizar las emisiones dfusas se utifzarén equipos de defeceidn de fugas
procederd a una correcta gestién ambientaly s¢ levaré a cabo un correcto disefo de la nstalacion

Ena planta de bogs se deberd monitorizar o siguiente
—pH y alcainicad defa alimentacién del digestor.
 temperatura de funcionamiento del digestor
— proporcién de carga hicréulca y rgénica de a alimentacion del digesior
— concentracion de &

103 grasos volities (AGV) y de amoriaco en el digestory en e digerido.
— cantidad, composicén y presion del biogas.
—niveles d iquidoy espuma en el digestor
« Control de las emisiones a la atmésfera.
‘Se daré cumplimiento a apartado del mismo nombre de las condiciones generales de afe (CG-Ae).
La antorcha de sequridad instalada se usar solamente en condiciones de funcionamiento distintas.
a las normales y de funcionamiento en condiciones de emergencia. Se dispondré de un registr niero
en el que se contabiice el caudal diano y anual de biogas Incinerado en la antorcha,
régimen de funcionamiento. Este fegistro debers ser conservado por e tiular de la insial

un tlempo no nferior a 5 afios. Cuando haya alguna modificacién en el fegistro se enviar a través del
programa de vigiancia ambientl del aio correspondiente.

« Condiciones de funcionamiento de fa anforcha.

En la antorcha de eiminacién del biogas utlizada en casos de emergencia se alcanzard una
temperatura comprendida entre 600-800 °C y durante un minimo de 03 segundos (empo de
residencia), manteniendo la debida turbuencia.

Por sequridad la concentracion de gas metano en el limite de Ia propiedad de la nstalacion no
‘excederd de 5 %, ni sera superior al 1,25 % en espacios ceados de la nstalacion, con excepeion de
los componentes de fos sistemas de control o recuperacion de gas.

En caso de que la actiidad origine molestias por olores, deberd establecer medidas correctoras.
‘adicionales para reduciias

En el programa de vigiancia ambiental del aio correspondiente se deberd presentar el informe de.
funcionamiento de a antorcha, que incluya al menos el iempo e funcionamiento, concentracion media
e CH e incidencias en el periodo.

« Control de lores.

‘Se daré cumplimiento a apartado del mismo nombre de las condiciones generales de afe (CG-Ae).
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— 300 toneladas, i se trata de varios materiales y cada uno de elos no supera, de
forma individual, las anterores cantidades.

Dicho Pian Empresarial e Prevencién y Ecodisefo tendra en cuenta las determinaciones
contenidas en los distintos insirumentos de prevencion de residuos de envases. Asimismo,
incuird un resumen del grado de consecucion de objetivos de los planes anteriores, asi como.
105 nuevos objetvos de prevencion cuanificados, las medidas previstas para aicanzarios y Ios
mecarismos de control para comprobar su cumpimiento ta y com se recoge en el ariculo 18
del Real Decreto 105572022, de 27 de diciembre. En el pazo de tres meses desde la finalizacion
el Plan se remitra un informe del mismo, a la comunidad auténoma donde tenga fa sede social,
que debera dar cuenta del grado de cumplimiento de las medidas e prevencion incuidas en el

« Condiciones especifias.

En funcion de los residuos producidos que se identifiquen en la seccion CP-Produccion
residuos de Ia autorizacién se deberd dar cumplimiento a as siguientes condiciones especifcas

Residuo proscids Ceondiin

Las coniciones de maniulacié, envasado,eicyetadoy
Smacenament G o sk samtanos spesibos (Gupo I serin

180103 Ias establecidas en el Decreto 2172015, de 3 de marzo, sobre gestion
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Sin perjuicio de las medidas preventivas y condiciones de funcionamiento en situaciones distinta
a las nomales de la propuesta contenida en Ia documentacian presentada se deberén cumpl las
condiciones que se seralan en los siguientes apartados:

~ Mantenimiento preventivo de las instalaciones.

) Se deberé disponer de un manual de manteriiento preventivo al objeto de garantizar
un buen estado de las nstalaciones, en especial respecto a los medios disporibles para evtar
Ia contaminacion en caso de deframes o escapes accidentales y a las medidas de segurdad
implantadss. Se detalarén as medidas adoptadas que aseguren ia proteccion del suelo en caso
de fugas, especiicando todo o referente a los materiales de consinuceion (mpermeabiizacion),
medidas especiales de amacenamienio (sustancias peigrosas), medidas de defeccion de
posbies ugas o bien de sistemas de alama de sobrelienado, conservacion y mpieza de a red
de colectores de fabrica (necesidad de impieza sistemiica, frecuencia, ipo de mpieza) y
sistemas de recogida de derrames sobre el suelo.

1 manual indicado en el pérrafo anterior debers ncli un programa de inspeccién y control
que recoja prusbas de estanqueidad, estado de 10s niveles e ndicadores, vaivulas, sistema de
alivio de presion, estado de las paredes y medicion de espesores, ispecciones Visuales del
interior de tanques (paredes y recubrimientos) y un conirol periédico y sistemitico de los
sistemas de defeccion en cubelos a fn de preven cualquier stuacien que pudiera dar lugar a
una contaminacion del sulo.

Igualmente se incuirén mecidas con objeto de garaniizar un buen estado de 0s sistemas.
de prevencién y correccién (depuracion, minimizacion, etc) de la contaminacion atmosférca y
del medio acuico de las emisiones a la atmésiera y a las aguas, asi como de los equipos de
vigiancia y control

Las instalaciones de depuracién se someferén a una limpieza y mantenimiento adecuado
para asegurar su apropiado rendimiento. Los residuos s3iidos y los fangos en exceso originados.
en el proceso de depuracion de aguas deberén exiracrse con la periodicidad necesaria para
garantizar el correcto_funcionamiento de la instalacién. Dichos residuos o debern ser
desaguados al cauce durante las labores de lmpieza periodica, debiendo sef fetrados para su
gesiion o disposicion en vertedero autorizado. Se aimacenarén, en su caso, en deposios
impermeables que no podran disponer de desagies de fondo. En ningin caso se depostarin
en zonas que, como consecuencia de la escorrentia pluvial, puedan contaminar las aguas del
cauce pibico.

Cualquier otro residuo que pueda generarse en la actiidad o en las instalaciones de-
depuracion (vaciado total y impie2a de depsios, etc.) seran igualmente gestionados, segin su
naturaleza, conforme a la egisiacion vigente.

Las aguas procedentes de las limpiezas de soleras que se realicen en el inferior de las
naves se envaran a Ia linea de tratamiento, o en su defecto serdn gestionadas a través de
gestor autorizado.

No esti autorizado el verido de aguas residuales a ravés de «by-pass en las instalaciones
de depuracion.

En el caso de que, necesariamente, fuvieran que reaiizarse vertidos a través de cby:passs
en operaciones de mantenimiento de programas, el tiular deberd comunicario a este Organo
Ambiental con la sufiient anteiacion, defalando el funcionamiento de las medidas de

sequidad y aquelas ofras que se proponen para aminorar, en lo posible, el efecto del vertido
en la calidad del medio receptor. En el caso excepeionsl de que se produjera un verlido
imprevisto por dicho «by-pass», el fiular acrediara-mediante el correspondiente infome que.
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h) Deberé elaborarse un informe comprensivo del seguimiento ambiental de 10s residuos.
generados en las obras, incorporando, los documentos de identiicacion y los. contratos de
ratamiento contemplados en la egisiacion vigente.

— Medidas destinadas a a proteccidn del patrimonio cufural

Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 62019, de 9 de mayo, de Patimonio
Cultura Vasco, si en el transcurso de las obras se produjera algin hallazgo que suponga un indicio de.
caricter arquedlégico, se informar inmediatamente a 1a Direccién General de Cultura de a Diputacion
Foraldel terrtorio en a que se desartolen as obras, que seré quien indique las medidas que deber
‘adoptarse.

~ Limpieza y acabado de obra.

Una vez finalizada la obra se llevar  cabo una rigurosa campafia de fmpieza, debiendo quedar
el rea de nfluencia del proyecto ttalmente lmpia de restos de obras.

— Asesoria ambiental

Hasta la finaizacién de la obra y durante el periodo de garantia de esta, la Direccion de Obra
‘Gebers contar con una asesoria cualficada en femas ambientales, y medidas profectoras y correctoras,
‘segiinlas determinaciones del estudio de impacto ambiental. Las resoluciones de la direccion de obra
relacionadas con las funciones que le asigne el piego de condiciones sobre los temas mencionados.
‘deberan formuiarse previo informe e los especialistas que realicen dicha asesor

~ Disefio del programa de frabajos.

E1 contratsta deberd elaborar una sefie de propusstas de actuacion detaladas en relacion con s
‘aspecios que se sefiaian en los subapariados siguientes. Dichas propuestas, que se disefiarin de
‘acuerdo con los criterios que para cada caso se establecen en esta Resolucion, debern ser objeto de
‘aprobacion expresa por parte del director de obra y quedarén inegradas en el programa de ejecucion
e l0s trabajos. Los documentos son los que se detallan a continuacion:

a) Detalls acerca de Ia localizacién y caracteristicas de las dreas de instalaciones del
contratista y aimacenamiento temporalde resiiuos, de acuerdo con lo previsto en la autorizacion
ambientalintegrada

) Detalles de as redes de conduccidn de aguas y localizacion de los dispositos de retencion
de s6idos en suspensicn previsos en la autorizacion ambiental ntegrada.

©) Detales y localizacibn de los dispositivos de lmpieza de vehiculos previstos en la
autorzacion amblental nfograda.

d) Pran de gestién de los residuos de construccion y demolicion generados en las obras, de.
acuerdo con lo previsto en el Decreto 112/2012, de 25 de junio, por el que se regula la produccion
y gestion de los residuos de consiruceion y demoicion.

— Control e buenas pracicas durante el desarrollo de las obras.
Se llevaré a cabo un control de buenas précticas durante el desarrolo de las obras con especial

stencién & aspecios como gestion de residuos, incluyendo sobrantes de excavacion, produccion de
POl ruido, y 0iros aspectos sefialados en esta Resolucion.






OEBPS/image/AC20450800137.png
« Control de las emisiones a la atmésfera.

Lainstalacion deberé realizar el conirol de las emisiones de acuerdo con lo establecido en a tabla
dela Seceion CP-Are de su autorizacion.

Todas las mediciones sefialadas deberén ser realizadas por una Enidad de Colaboracicn de la
‘Adminisiracién (ECA) de nivel Il de acuerdo a o establecido en el Decreto 21212012, de 16 de octubre
y10s informes correspondientes a dichas mediciones periodicas deberan ajustarse y cumplir con todos
10s requisitos exigidos en la Orden de 11 de juio de 2012 de la Consejera de Medio Ambiente, muy
‘especialmente en o relatvo al objetivo y plan de medicion, la representaividad de las mediciones, ol
nimero de mediciones y Ia duracion de cada medicién indvidual, y el crtero de seleccién de métodos
G referencia

En el caso de que, en el afio que se debe realizar el control de un 0co de emision enumerado en
1a seccion CP-Aire, el mismo funcione con una frecuencia media inferor a doce veces por ao, con
uracion individual superior a una hora, o con cualquer frecuencia, con una duracion giobal de las
‘emisiones inferor al cinco por ciento del lempo de funcionamiento de la planta, no seré preciso realzar
un control sobre icho foco ese afo, debiendo realzarse ¢l afo inmeciiatamente posterir, siempre que.
o persistan s condiciones por Ias que se eximid su conlrol. Esta circunsiancia deberd ser justiicada
en el programa de vigiancia ambiental del ai correspondiente.

— Registro de os resultados obtenidos: se llevaré a cabo, con documentacion actualizada, un
registro de acuerdo a l establecido en e artculo 3 del Real Detreto 10012011, de 28 de enero,
por el que se actualiza e catdlogo de actvidades potenciaimente contaminadoras d a aimsfera
y se establecen las disposiciones basicas para su apicacién y con el contenido establecido en el
Anexo ll del Decreto 2782011, de 27 de ciciembre, por el que se regulan las instalaciones en las
que se desarrollen actvidades potenciaimente contaminadoras de la atmosfera.

Dicho registro se mantendré actuaizado y estard  disposicion de os inspectores ambientales.

La documentacion generada del control de a actiidad se enfregar al Srgano ambiental
siguiendo lo ndicado en a seccion CG-PVA.

« Control de lores.

E1 tiular de la instalacion debers minmizar las molestias por olores. En su caso, el érgano
competente podré exigi al tular de a insialacén la capiacion y depuracion de las emisiones de
‘aquelos procesos que considere oportunos

Se deberé reaiizar Ia determinacion de las emisiones de olor e Ia instalacion. Para f realizacion
e este estudio ofatomerico se deberdn seguir las siguientes pautas:

— Se deberd realizar la dentificacion de las fuentes confinadas y diusas y la caracterizacién
de las emisiones de olor en las mismas.

— En cadafuente de olor se deberd determinar la conceniracion de olor, a velocidad de emisidn
de olor y e caudal de olor

— £ muesireo, la determinacién de la concenracin, la velocidad de emision y el caudal de
olor s realizarén de acuerdo con la norma UNE-EN 137252004 «Calidad del aire. Determinacion
dea concentracion de olor por ifatometria dinamicas.

~ El niimero minimo de muesiras en cada fuente de olor seré de fres.

— La determinacién de las emisiones de olor de la instalacién se realizardn por enfidades
acreditadas para la norma UNE-EN 137252004
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de junio, para Ia prevencion y correccién de la contaminacién del suelo y el contenido de
hicrocarburos de dichas tierras no debers suponer un riesgo. Para el el muestreo y anisis
1o deberé realzar una entdad acreditada de acuerdo al Decreto 19912006, de 10 de octubre,
por el que se establece el sistema de acreditacion de enfidades de investgaion  recuperacion
de la caldad del sueloy se determina el contenido y alcance de las investigaciones de a calidad
del suelo a realizer.

) Aquellas tiemas que obtengan valores inferores a los VIE-A establecidos en la Ley.
42015, de 25 de junio,y al valor de 50 ok para TPHs, se consideran suelo lmpio, por lo
tanto, admisble en un relleno autorzado.

) El sustrato r0c0s0 sano se podri gestionar sn restricciones. En el caso de que se trate.
de susirato rocoso mefeorizado asmilable a suelo natural el crterio @ cumplr sers el establecido
enlos puntos anteriores.

2 En caso de prever una modiicacion fuera de la parcela en la que se encuentra autorizada
Ia instalacion (mediante la ocupacién de nuevo suelo) y que el NUED SUElo Que e prevé ocupar
haya soportado anteriormene una actividad includa en el Anexo | de la Ley 412015, de 25 de jurio,
el promolor deberd, con cardcter previo al inico de las modificaciones planieadas, obtener la
declaracion en materia de such.

SECCION CG-RUIDO
‘CONDICIONES GENERALES EN RELACION CON EL RUIDO

Se instalarin todas las medidas necesarias para que no se superen los indices acisticos
establecidos en la Seccién CP-Ruido.

Cuando por efectos aditivos derivados, directa o indirectamente, delfuncionamiento de la actidad
se superen los objefivos de calidad acisica para ruido establecidos en los artculos 14 y 16 del Real
Decreto 136772007, de 19 de octubre, por el que se desarrolala Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del
Ruido, en o referente a zonificacion acistca, objetivos de calidad y emisiones acistcas, a actividad
‘debers adoptar las medidas necesarias para que tal superacion no se produzca.

= Controldel uico.

Se controlarén las condiciones acisticas en el exterior de la parcela en la que se desarmola la
actvidad, en la zona més desfavorable desde el punto de vista de la transmision de uido a las
viviendas, con la periodicidad establecida en la Seccion CP-Ruido.

Todas las evaluaciones por medicién debersin sef realizadas por una Enfidad de Colaboracion de
Ia Adninistracién (ECA) de nivel I de acuerdo con Io establecido en el Decreto 21212012, de 16 de.
octubre, que disponga de acreditacion segin UNE-EN, ISOTIEC 17025 para e muesireo espacial y
temporal en el ambito de la acstica. En 0do caso, el Grgano ambiental velara porque las enfidades
que reaiicen dichas evaluaciones tengan la capacidad técica adecuada.

E1 promotor debers adoptar las medidas necesarias para que la instalacion no transmita al medio
‘ambiente exterior miveles de ruido superiores a s establecidos como valores limie en la seccion CP-
Ruido, evaluados conforme a los procedimientos del Anexo Il del Decreto 21312012, de 16 de octubre,
e contaminacién acistica de la Comunidad Autsnom del Pais Vasco.

En caso de que existan locales coindantes, la instalacicn 1o podré transmiti a los mismos, en
funcion de los usos de estos, niveles de ruido superiores a 103 establecidos en las tablas G y H, del
Anexo | del itado Decreto 21312012, de 16 de ochubre.

Se consideraré que se respetan los valores limie e inmision de ruido establecidos cuando los.
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debe enviar a este Organo Ambiental (tal y como se indica en el punto «Comunicacin a las
autoridades en caso de incidencias de este apartado) el funcionamiento de las medidas de.
sequrdad.

) Se dispondra asimismo de un registro en el que se harén constar las operaciones de
mantenimiento efectuadas peridicamente, asi como las incidencias observadas.

©) EI tiular dispondré de los medios necesarios para explotar comectamente las
instalaciones de depuracion y mantener operativas las medidas de seguridad que se han
‘adoptado en prevencion de vertidos accidentaies.

) Dado que ¢l mancfo, enre oiros, de aceites, residuos de depuracidn de efuenes y, en
general, de I0s residuos producidos en la planta, pueden ocasiona riesgos de contaminacion
del sueio y de las aguas, se mantendra impermeabiizada la totaidad de las superfiies de las.
parcelas que pudieran verse afectadas por verticos, derrames o fugas

&) Para el almacenamiento de productos pulverulentos s dispondré de sios cefrados o
bien de pabelones cublertos  cerrados con sistemas de aspiracion de polvo

) Las materias primas, combustibles y productos que requiere el proceso se almacenaran
en condiciones que impidan la dispersion de los mismos al medio.

g) Las instalaciones de almacenanviento deberén cumpli en cuanto a las distancias de
sequidad y medidas de proteccidn, as exigencias impuestas en la nomativa vigente relativa a
aimacenamiento de productos quiricos.

h) Se debers disponer en canfidad suficente de odos aquellos materisles necesarios para
una actuacion inmediata y eficaz en caso de emergencia: confenedores de reserva para
reenvasado en caso necesario, productos absorbentes selectivos para la contencian de Ios.
dermames que puedan producire, recipentes de sequrdad, barreras y elementos de
schalzacion para el aisiamiento de 1as éreas afectadas, asi como de los equipos de profeccion
personal correspondientes.

) Se dispondré de un protocolo o procedimiento documentado que siva de conirol
operacional de la maniobra de vaciado de cubetos, donde se debera eviar que se dirjan a la
planta de tratamiento los deframes de productos que puedan afectar a su eficacia.

) En ningin caso se depositarin materisles en Zonas que, como consecuencia de la
escorrentia pluvia, puedan contaminar as aguas del cauce piblics.

1) Los s6idos acumulados en fondos de depdsios o balsas no deberdn ser desaguadas al
cauce durante las labores de mpieza peribdica, deblendo ser refradss para su gestion o
disposicion en vertedero autorizado

1) Se dispondr de un sistema de deshumidiicacién para asegurar que el grado de humedad
del biogés esté lo sufcientemente alejado del punto de focio.

~ Actuacién en caso de incdencia.

Se deberd disponer de un protocolo de actuacién en caso de incidencias o anomaias que
puedan dar lugar aefectos negativos signicativos sobre el medio. Para cada uno de los supuesios.
de incidencia o anomalia que se estime que puedan producise, el protocolo deberd especiicar
claramente, al menos los siguientes extremos:

« Actuaciones que deban seguirs, incuyendo la comunicacion alas autordades especiicada
en e apartado siguiene.
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o Fecha en la que se iniia ¢l depdsito de residuos.

o La naturaleza de Ios peiigros que presentan los residuos, que se ndicar mediante.
Ios pictogramas descrtos en el Reglamento (CE) n * 1272/2008 del Pariamento y del
Consejo, de 16 de diciembre de 2008.

— Tiempo de aimacenamiento.

1 periodo de aimacenamiento de los residuos no pelgrosos no podré exceder de 1 afio
cuando su destino inal sea la eliminacién o de 2 aos cuando su destino ina sea la valorizacion.

1 fiempo de aimacenamiento de los restantes residuos pelgrosos no podré exceder de &

En supuestos excepcionales, por causas debidamente justicadas y siempre que se
garantice a proteccidn de la salud humana y del medio ambiente, el Grgano ambiental podr
modifcar este piazo.

1 tiempo de aimacenamiento de os residuos declarados en la autorzacion ambiental
ntegrada sera el especifcado en la seccion CP-Produccion residuos.

« Apicacién de la jerarquia de gestion.

En atencion a los principios jerérguicos sobre gestion de residuos, se eviard la generacién de.
residuos en los casos en los que results técnica, economica o medioambientalmente viable y e
prioizaran los destinos en funcion de laJerarquia en la geston establecida por fa normativa.

‘Aquellos residuos producidos para los que en su correspondiente autorizacién amblental se
denfiique una operacion de desiino de valorizacion (<Rx) no podan ser destinados a shiminacion
(eD>) sino que serén entregados a un gestor valorizador autorizado. Los residuos dnicamente
podran destinarse a eliminacion i previamente queda debidamente Justicado que su valorizacion
o resulta técnica, econémica o medicambientaimente viable.

‘Se pririzar a regeneracion-reutiizacion rente & ofras formas de valorizacion ya sea material
o energétca.

« Aplicacién de s principios de autosuficiencia y proximidad.
‘Aquelos residuos para o

Comunidad Auténoma del P
instalaciones

se disponga de instalaciones de ratamiento autorizadas en la
Vasco deberdn ser_priortariamente destinados a dichas.
cercanas en atencion a los princpios de autosuficiencia y proximidad.

« Garantia financiera.

En cumpiimiento del aticuio 20.6 de la Ley 712022, de 8 de abrl, Ios productores de ms de.
10 toneladas al afo de residuos peforosos estarén obigados a suscribir un seguro u olra garantia
financera que cubra las responsabiidades a que puedan dar lugar sus actividades atendiendo a
sus caracteristcas, peligrosidad y potencil de riesgo.

« Gestion documental.
Se deberén formalizar los siguientes documentos en los canales, sistemas o apiicaciones.

informicas puestos a disposicion por parte de la Administracién General de la Comunidad
Auténoma de Euskad a tal efecto.
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ANEXO DE DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
SECCION CP-ACTIVIDAD
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD.

La actividad se encuenra inclida en la siguiente categoria del Anexo LA de Ia Ley 1072021, de &
de diciembre, de Administracion Ambiental de Euskadi y en [a del Aneio | del texto refundido de [a Ley
e prevencion y control integrados de Ia contaminacion, aprobado por Real Decreto Legisiaivo 112016,
e 16 de diciembre:

5.4 Valorizacion, 0 una mezcia de valorzacibn y eiminacion, de residuos no pefgrosos con una
capacidad superio a 75 toneladas por dia que incluyan una o mas de las siguientes actividades
‘excluyendo las incuidas en el Real Decreto ey 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen
las normas aplicabies al ratamiento de las aguas residuales urbanas:

a) Tratamiento biolgico
La empresa se asienta ocupando una superfce total de 55,583 m2 en el Poligono 13, Las.
Torcachas, en Karrantza Harana / Valie de Carranza (Bizkaia). Ocupalas pacelas 44, 45,48 y 47 con
una superfiie catasiralde 21503, 3 814, 4.283 y 10105 m2, respectivamente.
La actvidad desarroliada en lss instalaciones se cenira en el tratamiento de purines y ofos
residuos no peligrosos, definidos en el apartado CP-Gestion de residuos, para su transfomacion en
biometano y biofertiizante organico.

La actividad de gestién de residuos no pelgrosos se comesponde las siguientes operaciones de
gestibn:

"~ R1208 Acondicionamiento fisicoquimico de residuos para i valorzacién de sus componentes.
— R0302 Digestién anaerobia.

~ R1001 Valorizacin de residuos en suelos agricolas y en jardineria.

La capacidad de gestion es de 450 U de residuos (130.000 aio), con 0 que se estima producit
2,069 tlaio de biogas natural lcuado BIOGNL (58 % de metano). Por olro lado, se pretende generar
128298 Uafo de fraccion sdiia del digestato (20 % de materia sdida) para su uso en la produccion de
biofetiizante (enmienda organica) y 90.604 tiai d fraccion liqida (3 % de materia sdida) para su
uso en fertimgacion. Del tratamento de lafraccion iquida se oblienen 4353.72 tafo de sulfato amdnico
que podré ser gestionado como abono.

Se levan a cabo varias etapas dentro del proceso productivo:

— Recepcion y pretratamiento: 0s residuos de origen ganadero y agroalimentario legan a
planta por camién pasando primeramente por una bascula de control. Una vez pesados se
fecepcionan dentro de una nave Cefrada y se separan los elementos mpropios que pucdan llevar
los residuos como pueden ser plastcos, arenas o piedras. Los residuos liquidos o facimente
bombeables se llevan directamente al tanque de recepcion de 1810 m2 de capacidad. En cambio,
2 los residuos siidos o dficimente bombeables, primeramente, se les puede realizar una diucion
con purines antes de enviaros & un depbsito de mezcia y homogeneizacion, donde una vez que la
materia orgénica esté homogeneizada y mezclada pasa al deposito de rocepcién junto con los
purines liquidos desde donde van directamente a los digestores primarios.

— Digestion anaerobia termofiica: existen dos digestores primarios (digestién) y un digestor
secundario (postdigestion). En los primarios, se lleva a cabo paralelamente una digestion
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Como medidas especifcas para fa reduceion de olores se llevarén a cabo las siguientes medidas
preventivas, entre ofras que se pudiesen incorporar-

~Los residuos gestionados llegarén a planta en cubas cerradas o camiones cisterna estancos.
" La descarga de los residuos se realizar de tal forma que no se prodiuzea emisién de olores.
 Se realizarés una planficacion del fiempo de acopio de los residuos para que este no exceda
de 105 2200 m3 para Ios residuos liquidos  los 500 m3 para los s3idos como maximo y o dé.
lugar a malos oores.

— Todos los residuos, se aimacenarin en depdsitos cerrados y serdn introducidos o antes
posible en ¢l proceso biolsgico de valoracien.

— Siempre que no se esté cargando materia prima os depdsitos debern estar cerrados.

— Todos los depositos en los que se realice Ia digeston anaerobia, los gasémetros, 0 ol
aimacenamiento de digestatos, enire otros, seran consiruidos herméticamente garantizando la
ausencia de emisiones.

— Los residuos introducidos en los digestores deberan permanecer el tiompo necesar y
adecuado que garantice unos digestatos adecuadaments fermentados y suficientemente maduros.
como para generar una minima emision de olores.

— Durante eltransporte de losresiduos se evi
de poblacicn.

na medida de o posible el paso por nicleos:

— Se instalarén sensores especificos para la medicion d la dieccin y velocidad del viento.
De esa forma se planiicaran las actvidades con mayor potencial generador de olores, evitando
realizar as que mayores emisiones diusas de olres puedan generar cuando 0s vientos se diffan
hacia las localidades més préximas.

— Se valorar la eficiencia de la aplicacin de técnicas de facion de amoniaco al digestato
Viquido mediante proceso de acidficacién.

'SECCION CP-AGUA
CONDICIONES PARTICULARES PARA EL VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES
* Cumpiimiento CG-Agua.

Se dari cumpiimiento a las condiciones generales para la explotacién y cese de las actividades de
‘autorizacion ambienta integrada que este Organo apruebe en lo referido a agua (CG-Agua).

« Condiciones técnicas.
1~ Origen de los flujos de aguas residuales.
NO4B00384 Escorrentias contaminadas — Planta ratamiento purines — Karrantza.

Procedencia del agua residual escorrenta pluvial de zonas industiales sucias (zonas de mariobra
delas superlicies pavimentadas)

Tipo de agua residual: Proceso industrial
Titulo de actvidad CNAE: Tratamiento y eliminacion de residuos no pefgrosos.
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ANEXO DE CONDICIONES PARTICULARES (CP) PARA LA EXPLOTACION Y CESE DE LAS
ACTIVIDADES IPPC

Las condiciones y requisitos que el promolor deberé cumpir para la explotacién y cese de la
actvidad serén las contenidas tanto en este anexo como en el anexo de condiciones generales (CG)
para a explotacién y cese de la actvidad IPPC. En todo caso las condiciones particuares prevaleceran
Sobre las generales

SECCION CP-0BRAS

CONDICIONES Y REQUISITOS PARA LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO PARA LA
IMPLANTACION DE LA ACTIVIDAD

* Cumpiimiento CG-OBRAS.

Se dari cumpiimiento a las condiciones generales para la explotacién y cese de las actividades de
autorizacion ambiental integrada que este Grgano apruebe en o referdo  a realizacin de obras (CG-
Obras).

SECCION CP-GESTION DE RESIDUOS
CONDICIONES Y REQUISITOS PARA LA GESTION DE RESIDUOS EN LA ACTIVIDAD

« Cumpiimiento CG-Gestidn de residuos.

Se dari cumpiimiento a las condiciones generales parala explotacién y cese de las actividades de
autorizacion ambienta ntegrada que este Organo apruebe en o referdo a a gestin de residuos (CG-
Gestién de residuos).

« Residuos admisibles y operacion de gestion.

Verdalia Bio Karrantza, S.LU. podré gestionar I0s residuos correspondientes a los siguientes.
cbigos LER incluidos en a Lisia Europea de Residuos publicada mediante la Decision de la Comision
e 18 de diciembre de 2014 por a que se modifica la Decision 2000/532ICE, sobre Ia sta de residuos,

e confomidad con fa Directiva 2008/S8/CE del Pariamento Europeo y del Conseo. Siendo asi,
inicament se admitén los residuos identficados a confinuacion:

coaor== | Descrssin el ressue

201 | Resiuos o Ia sgraurs, ordoutura, aoseuls, siveulrs, caza y pesca
Ensizdo e iz
Ensiados cutvos! Restode culivos.
Pusinvaore.
Estioo e vaca.
Estéoo e temers.
Estiren e oveias ycabras.
Esbioo e cto.
Esbiuol e oo,
Estéreol e prv.
Gatnaza.
Estireo poto engorce.
Purin gaina

o

wotoe
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ANEXO DE CONDICIONES GENERALES (CG) PARA LA EXPLOTACION Y CESE DE LAS
ACTIVIDADES IPPC

Las condiciones y requisitos que el promolor deberd cumpi para Ia explotacién y cese de la
‘actvidad serén las contenidas tanto en este anexo como en el anexo de condiciones partculares (CP)
explotacién y cese de Ia actividad IPPC.

SECCION CG-0BRAS

CONDICIONES Y REQUISITOS PARA LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO PARA LA
IMPLANTACION DE LA ACTIVIDAD

~Plazo pa

elinico de la efecucién del proyecto.

E! plazo para el inicio e la ejecucion del proyecto ser de cuatro afios, a contar desde la
publcacion de la presente deciaracion de impacto ambiental en e Bolefin Oficial del Pais Vasco.
Transcunido dicho plazo sin haberse procedido al nicio de la ejecucion del proyecto, la presente
eciaracion de impacto ambiental perders su vigencia y cesard en la produccién de los efectos que le
son propios. En tal caso, el promotor debera iniciar nuevamente el rémite de evaluacion de mpacto
‘ambiental del proyecto, salvo que se acuerde Ia préroga de la vigencia de Ia declaracin de impacto
‘ambiental. Y fodo ello de acuerdo con lo esiabiecido en el ariculo 43 de la Ley 2112013, de 8 de
diciembre. A estos efectos, o promolor deberd comunicar a a Viceconsejeria de Medio Ambiente, al
menos con un mes de antelacién, la fecha prevista para el inici de la ejecucion del proyecto.

 Condiciones generales de acondicionamiento y monaje de a insalacén.

E1 proyecto y las medidas protectoras y correctoras se efecutarén de acuerdo con la nomativa
vigente, de acuerdo con lo establecido en los apartados siguentes y, en o que no se oponga a lo
‘anteror, de acuerdo con lo previsto en a documentacion presentada por el promator ante este Organo
‘ambiental.

Se llevaré a cabo un control de buenas précticas durante el desarollo de implantacion de la

maguinaria nueva, en especial el aspecto relacionado con la gestion de residuos, siendo de aplicacion
1as medidas recogidas en 1as secciones CG-Produceion residios y CP-Produccin residuos.

 Delimitacién del émbito de actuacién.

a) Las obras que se pudiesen llevar  cabo, asi como el conjunto de operaciones auxiiares.
que impliquen ocupacién del suelo, se desarfolaran dentro de os limites del proyecto. Se
restingira al méxim a circulacidn de maquinaria y vehiculos de obra fuera de los limites citados.

) En caso de afecciones accidentales fuera del ambito sefalado, seran apicadas las medidas.
corectoras y de resttucion adecuadas.

— Medidas destinadas a a proteccidn de las aguas y del suelo.

2) Las obras deberén realizarse minimizando Ia emisibn de finos a fa red de drenae natural
Para ello se proyectaran y efecutaran, en su caso, ispositivos de conduccion de aguas y sistemas.
de retencidn de sglidos en suspensicn, de forma que se fecojan en ells las aguas que puedan
contaminarse.

Ellavado de las cubas de homigsn se reaiizaré en zonas acondicionadas expresamente a tal
fin. En ningin caso, se permilra ¢l vertdo a cauce de las lechadas del lavado de hormigén. Los
festos de hormigon deberdn ser gestionados conforme a las condiciones establecidas para la
produccién de residuos enla autorizacién ambiental integrada.
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~ La toma de muestras de olores se realizara en las condiciones atmosféricas
desfavorables, preferentemente en época estval y siempre durante el periodo comprendido entre
eIt de mayoy el 30 de septiembr del aio.

(Con el i de evaluar el mpaco por olores asociado a las emisiones se debers completar ¢l estudio
olfstometrico anterior mediante una modelizacién de a dispersion de oores.

Para a realizacin de dicha modefizacion y la presertacion de resttados y conclusiones se deberd
sequirla «Guia de buenas praciicas para la elaboracion de modelos de dispersicns publicada por la
Viceconseieria de Medio Ambiente. Los resultados s remitiran en el correspondiente programa de
vigiancia ambiental.

Asimismo, para evitar o, cuando ello no sea posibl, reduci las emisiones de olores, se deberd
establecer, apicar y revisar i plan de gestion de olores que abarque todas las nstalaciones existetes
omo parie del sstema de gestién ambiental, que incluya fodos los elementos siguientes:

~ Un protocolo que contenga actuaciones y plazos adecuados.
~ Un protocolo para realizar la monitorizacién de olores.

~ Un protocolo de respuesta a incidentes en relacion con 0s oores.

— Un programa de prevencién y reduccién de olores concebido para detectar su fuente o
fuentes, medir o estimar la exposicin a Ios 0lores, para caracterzar las contribuciones. de las
fuentes'y para aplicar medidas de prevencion y/o reduccicn.

Cada vez que se implanten medidas de minimizacion el impacto por olor, 0 haya slguna
modficacién que pueda afeciar a las emisiones de olores, deberd realizarse un nueVo esiudio
olfatometrico con el fin de comprobr la efectvidad de estas, y presentario junto con el PVA del afio
conespondiente. Asimismo, el Grgano competente podré solicar estudios offatométricos adicionales.
con el in de comprobarla efectvidad de 03 sistemas de minimizacion de olores

SECCION CG-AGUA|
‘CONDICIONES GENERALES PARA EL VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES

« Clasifcacién, origen, medio receptory localizacién de s vertidos.

Los vertidos de la actidad y sus caracteristcas se recogen en la Seccién CP-Agua.

» Caudales y volimenes méximos de vertido.

Los caudales y volimenes méximos de vertdo se recogen en la Seccién CP-Agua.

« Valores limite de emisicn.

Los valores limite de emision se recogen en la Seccion CP-Agua

No podrin tiizarse técnicas de diucin para alcanza los valores limies de emisicn.

Ademés, deberin cumpirse las normas  objetivos de calidad del medio receptor. En caso
contario, e ftlar estar obigado a instalar e ratamiento adecuado que sea necesario, para que el
Vertido no sea causa del incumplimiento de dichas normas y objetivos de calidad.

Esta autorizacion no ampara el verido de offas sustancias distintas de las sefiladas
‘expiictamente en la presente autorizacicn, especiaimente as sustancias peligrosas a as que se refiere:
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* Secuencia de actuaciones.
« Persona o personas responsables de cada actuacion.
En caso de vertido accidenta, se detendrd inmediatamente el vertido.

En caso de desaparicion, pérdida o escape de residuos debers comunicarse de foma
inmediata esta circunsiancia a este érgano amblental y l ayuntamiento del municipio en ¢l que se
ubioue la actvidad.

~ Comunicacién a las autordades en caso de incidencia.

En caso de producise una incidencia o anomalia con posibes efectos negafivos sobre el
medio o sobre el contrl de la actidad, e promotor deberd comunicar inmediatamente (en
cualquier caso, siempre tras haber adoptado as medidas correctoras o contenedoras pertinentes)
dicha incdencia o anomalia al el Organo Ambiental a raves [os correos elecironicos habiltados:
ippc@euskadieus e inspeccionambiental@euskad.eus. La comunicacin se realizard indicando
omo minimo los siguientes aspectos:

*Tipo de incdencia.
= Origenes y sus causas (as que puedan determinarse en e momento).
 Medidas correctoras o contenedoras aplicadas de forma inmediata.
« Consecuencias producidas.
En su caso, actuaciones previstas a corto plazo.

Cuando se rate de incidentes o anomaias graves , en cualquier caso, i se frata de un vertdo o
emisién accidental, deberd comuricarse ademas con caracler inmeiato a SOS Deiak y al ayuntamiento
en el que s ubican las instalaciones, a a Agencia Vasca del Agua (a a direccion de correo electnico
alrtaksurkelak@uragentzia.eus) y 3 este Organo Ambiental. Posteriomente en €l plazo méximo de
48 horas se deber reportar un informe detalado del aceidente al Organo Ambiental (a Ia direccion de.

correo electrnico ippe@euskadeus  inspeccionambiental@euskadi eus) en el que deberdn figurar,
como minimo los siguentes datos:

*Tipo de incidencia.
*Localizacion y causas del ncidente y hora en que se produfo
« Duracin del mismo.

« En caso de verido accidental, caudaly materias vertdas y efecto observable en el medio
receptor,incluyendo analitica del mismo.

« En caso de superacién de limites, datos de emisiones.
« Estimacién de los dafios causados.

« Medidas correctoras adopladas.

« Medidas preventvas para eviar a epeticén de a anomaii

« Plazos prevstos para la apicacion efectiva de dichas medidas preventivas.
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b) La superficie destinada a parque de maquinaria de obra y la zona de mantenimiento de esta
se aislarén de Ia red de drenaje natural. Dispondran de solera impermeabie y de un sistema de
recogida de efuentes para eviar Ia confaminacion del suclo y de las aguas por accién de aceies
y combustibles. No se periira la carga y descarga de combustide, cambios de aceie y las
actiidades propias de taler en zonas distintas a la sefialada.

©) La tiema vegetal mis fért de la capa superficial del sucio que se retre de las praderas,
cultvos y aprovechamientos, debe ser acopiada aparte del resto de la tiera de excavacion, para
posteriomente ser ubicada en su siti original sin ser volteada a capas inferores.

) Replantar los culfivos afectados, con las indemnizaciones oportunas, en su caso.

) Deben ser repuestos los cierres, y demss elementos de infrassiructuras existentes de las.
parcelas (caminos, drenajes, et.),  culfvos afectados.

— Medidas destinadas a aminorar Ios ridos, vibraciones y sus efectos.

) Durante as obras de acondicionamiento deberd apicarse el conjunto de buenas priciica
de obra que se prevean necesarias, en cuanto al mantenimiento general de maquinaria de obray
reduceion en origen del uido.

) De acuerdo con lo previsto en el articulo 22 del Real Decreto 136712007, de 19 de octubre,
por el que se desarrolla a Ley 3712003, de 17 d noviembre, del ido, en o referente a zonificacion
aciistica, objefvos de calidad y emisiones acisticas, Ia maquinara utiizada en a fase de obras
debe sjustarse a las prescripciones establecidas on fa legisiacion vigente referente a emisiones.
Sonoras de maquinaria de uso al aire fibre, y en particular, cuando le sea de apicacion, a lo
establecido en e Real Decrelo 21212002, dé 22 de febrero, por el que se regulan fas emisiones.
Sonoras en el entomo debidas a determinadas maauinas de uso al aie fbre, y en las nomas
complementarias.

— Medidas destinadas a aminorar las emisiones e poio.

) A la salida de las zon:

e obra se dispondir de dispositvos de fimpieza de vehiculos.

b) El transporte de los materiales de excavacion se realizard en condiciones de humedad
Gptima, en vehicuios dotados con disposicion de cubricién de carga, con objeto de evtar la
dispersin de lodos o partiulas.

— Medidas destinadas a a geston de residuos.

) Los diferentes residuos generados durante las obras, los resultantes de las operaciones de
preparacién de los diferentes tajos, embalajes, materias primas de rechazo y de la campafia de.
limpieza se gestionaran de acuerdo con Io previsto en Ley 712022, de 8 de abrl, de residuos y
suelos contaminaos para una economia circular, y normativas. especiicas que les sean de
apicacién.

En atencién a los principios. jerirquicos sobre gestion de residuos, se debe fomentar la
prevencién en a generacion de los residuos o, en su caso, que esios se gestionen con el orden de
priordad establecido en el articulo 8 de la ctada Ley 712022, de 8 de abl, de residuos y suelos.
contaminados para una economia circulr, a saber: prevencién, preparacion para la reutlizacién,
eciciado y olros pos de valorizacion, inciuida Ia valorizacien energética. Los residuos inicaments
podran destinarse a elminacion i previamente queda debidamente Justicado que su valorizacion
o resulta técnica, econémica o medioambientaimente viable

b) Los residuos de consiruccién y demolicon se gestionarin de acuerdo con Io previsto en el
Real Decreto 105/2008, de 1 d febreo, por el que se reguia a producciony gesiion de os residuos.
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Grupo de actividad CNAE: Gestién de Residuos.
Clase Grupo-CNAE: 1.7 TER - 3621

Las aguas saniariss procedentes de la uizacién de senvicios sanitarios se gestonardn junfo con
10s purines y olros residuos organicos que, segin la documentacion presentada por el peficionario, son
gestionados conforme se indica en el apartado Instalaciones de depuracion y evacuacion de la resente
autorizacien.

2. Localizacién del purto de vertdo
NO4800864 Escorrenias contaminadas — Panta ratamiento purines — Karrantza
Forma de evacuacion:directo a cauce.

Medio receptor:arroyo Las Fuentes.

Guenca: Calejo de Rio Camanza.

Masa: ESDIEMSPFESOSSMARDOZ310.

odigo de catice: 1/1200/060/040 HOJA 150.000: 205

Coordenadas UTW ETRS5S.

(Sistema de Referencia Terresire Europeo, 1989):
x=474.320

Y=4.767.030
HUSO=30

3.- Caudales y voiimenes méimos de vertido

NO48008654 Escorrenias contaminadas - Planta ratamiento purines-Karrantza.

Caudal punta horario: 27,10 mih (7,53 ).

Volumen diario: 48,56 maidia.

Volumen miéximo anual: 17.724 mlafo

Entlempo seco no est autorizado el vertido por tratarse de aguas de escorrertia puvial

4. Valoreslimite de emisién.

Los parémetros caracterisicos de la actvidad causante del verido son, exclusivamen, los que se
reacionan a continuacion, con los valores limite de emision que se especiian para cada uno de els:

NO4800864 Escorrenias contaminadas — Panta ratamiento purines — Karrantza
PH entre 55y 95.

Solidos en suspensién menor de 50 malL

Demanda Quinica de Oxigeno (DQO) menor de €5 mg 021

Hidrocarburos método IR menor de 5 mol.
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 Condiciones y controles para fa admisién.

Los residuos admisibies en la planta para su valorizacién se detalan en la seccion CP-Gestion

E1 promotor procederd a la valorizacién de residuos consistente en la actvidad descrita en la
seccibn CP-Geston residuos.

Para cada nuevo origen de residuo que se prevea tratar en [a planta, e operador deberd remi a
este Grgano Ambiental el corespondiente cortrato de tratamiento en el que consiard, en su caso, una
propuesta de parémetros imitatvos o condicionantes para fa aceptacion del citado residuo, y se.
entregaré segin o estabiecido en la seccion CG-PVA.

i hublese alguna modifcacién en las condiciones propuestas iicialmente en dichos contratos de.
tratamiento, aunque el producior y el gestor no cambien, s volveran a remit los coniratos a este
‘Organo Ambiental segin o establecido en la seccion CG-PVA.

Comprobada la posibiidad de admisicn del residuo, el ttular de la actidad remiti al tular del
mismo documento acreditatvo de la acepacion, en ¢l ue se flen las condiciones de esia. En el mismo
s deberén recoger Ios paramelros limitativos o condicionantes para la aceptacion del residuo y los
que, en su caso, deban analzarse antes de Ia recepcién de cada partda.

Bajo ninguna circunstancia porén aceptarse en la planta residuos que difieran de los autorizados.
o que pudiendo encuadrarse dentro de Ia denominacion de los residuos admisibles presenten
contaminacién atribuibe a Ia mezeia con ofros tpos genéricos de residuos.

Cuando se rechace un residuo, cuyo c3digo LER se encuenire enire los residuos autorizaos, de
‘acuerdo con Io previsto en el contrato de ratamiento se remita con caracter inmediato a este Organo
(via mail a ipp@euskad eus) una comunicacion inormando:

~ Motivo del rechazo.

de gestion atemativa elegida por el operador del traslado para el residuo rechazado.

En el caso de que la partda rechazada provenga de ofra comunidad auténom, la comunicacion
se realizar igualmente al 6rgano ambiental de procedencia.

En caso de que no resulte posible Ia admision de un residuo cuyo cédigo LER se encuentre entre
los residuos autorizados, se deberd emitr un conirato de tratamiento negativo explicando los motivos.
e la imposiildad de proceder a su gestion

~ Traslado de residuos.
Para los raslados de residuos, tanto los raslados de residuos a a instalacion como aquelos que

se realicen desde la misma daran cumplimiento al Real Decreto 55312020, de 2 de urio, asi como al
posterior desarmollo que se realice de a norma en la Comunidad Autonoma del Pais Vasco.

De acuerdo con o anterior, todo rasiado de residuos deberd i acompafiado de un documento de
identiicacion a los efectos de sequimiento y control de conformidad con el ariculo 31.2 de la Ley.
712022, de 8 de abrl e residuos y suelos contaminados para una economia circular.

De conformidad con lo establecido en 1os Objetivos Estratégicos del Plan de Prevencion y Gestion
e Residuos de Euskadi2030 y cara a poder dar cumpiimiento o3 mismos, en atencion a os principios
e autosuficienciay proximidad, este Organo podra solictar, cuando as cicunstancias asi o requieran,
Justicacion de la imposibiidad técnico-econbmica de la gesiion de los residuos objeto de autorizacién
‘enla Comunidad Autsnom del Pais Vasco.
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Se entregarén por el procedimiento de «Enirega del Programa de Vigiancia Ambientals 105
tipos documentales recogidos en la ista el apartado «Documentos» de la pagina web a la que se-
refiere Ia seccion CG-PVA.

— Caracterizacion de peligrosidad del residuo.

Se realizarin segin lo establecido en el apartado «Caracterzacions de esta seccion.

— Contrato de tratamiento.

Toda enirega de un residuo requerir de Ia previa de un contrato de tratamiento entre el
productory e gestor autorizado que establezca as condiciones de aceptacion del mismoy fenga
el contenido del arlculo 5 del Real Decreto 55312020, de 2 de junio, por el que se reguia el
trasiado de residuos en el nfrior del terrorio del Estaco.

1 contrato de tratamiento seré nico para las enfregas que se realicen entre el productor y
el gestor para el mismo residuo y las mismas condiciones de aceptacin.

‘Se deberé registrary conservar en archivo los confratos de fratamiento durante un periodo
o infeior a fres afos.

Este contrato de tratamiento se remitira al Organo Ambiental antes de la primera evacuacion
del residuo aulorizado y cuando se genere un nuevo residuo no declarado anteriormente en la
autorizacion ambiental infegrada a ravés del programa de vigiancia ambiental, tal y como
aparece en la Seccion CG-PVA.

‘Se exceptia del cumplimiento de las medidas referidas a la disponibiidad de un confrato
de_tratamiento suscrito con gestor autorizado, a la notficacion previa de traslado y a
cumplimentar el documento de identficacion, a ios residuos que bien sean entregados a la
nffacsinuctura de gestion de Ios sistemas inegrados de gestion, o bien sean eniregados a la
Entidades Locales para su gestion conjunta con Ios residuos mnicipales y asimiables de igual
naturaleza recogidos selecivamente, siempre que sea acreditada dicha enlrega por parte de la
entidad local correspondiente. Los justicantes de dichas eniregas a las Entidades Locales.
deberén conservarse durante un perodo no inferior a res afos.

— Documento de identiicacién.

Todo traslado de un residuo requerié de un documento que o ientiique y acomparie
durante todo el traslado. En &l se contemplard la informacion de los Anexos | y il el Real
Decreto 55312020, de 2 de Junio, por i que se regula el trasiado de residuos en el nteror del
temtorio del Estad.

‘Se deberd registrar en el archivo cronologico y conservar en archivo los documentos de
denticacion durante un periodo no inferior a tres afos.

— Notifcacion previa.

‘Se deberé realizar asimismo una notificacion previa con el conterido del Aneo Il del Real
Decreto 55312020 en el caso de los siguientes irasiados:

 Los traslados de residuos, peligrosos y no peligrosos, destinados a elminacién;
o Los traslados de residuos peligrosos, de residuos domésiicos mezciados.

dentiicados con el codigo LER 20 03 01 y 10s que reglamentariamente se deferminen,
destinados a valorizacien.
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1a Disposicin Adicional Tercera del Real Decreto 806/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el
Real Decreto 843/1986, de 11 de abil, por el que se aprueba el Regiamento del Dominio Piblico
Hidrauico, que desarrola los Titios preliminar, 1,1V, V, VIy VIll de la Ley 2911985, de 2 de agosto, de.
Aguas.

« Instalaciones de depuracibn y evacuacién

Las instalaciones de depuracion o medidas comectoras de las aguas residuales conslarin
ésicamente de las actuaciones especiicadas en la Seccién CP-Agu.

Si se comprobase Ia insuficiencia de las medidas comrectoras adopiadas, el promotor deberd
ejecutar tas modificaciones precisas en as instalaciones de depuracion a fin de ajustar ¢l vertdo a las
caracteriticas autorizads, previa comunicacion a la Adminisiracion y, si procede, solictara la
conespondiente modicacién de a auorzacion.

Se dispondri una arqueta de control para cad tpo de agua residual autorizada, que deber reurir
las caracteristcas necesarias para poder oblener muesiras representativas de os vertdos. Las.
‘arquetas estaran situadas en lugar de acceso diecto para su inspeccion por parte de la Administracion.

Elfitular e la autorizacion queda obligado a mantenerlos colectores ¢ instalaciones de depuracion
en perfecto estado de funcionamiento, debiendo designar una persona_encargada de tales
oblgaciones, a Ia que suminisirara normas esticlas y medos necesarios para el cuidado y
funcionamiento de las nstalaciones.

= Control de Ia caldad del agua de vertdo,
Se reaizarén las analiicas especificadas en la Seccion CP-Agua

La documentacién generada del control de Ia actvidad se eniregar al Organo ambientl siguiendo
lo indicado en la seccién CG-PVA.

SECCION CG-PRODUCCION RESIDUOS

CONDICIONES GENERALES PARA GARANTIZAR LA CORRECTA GESTION DE LOS RESIDUOS
PRODUCIDOS EN LA PLANTA

La presente seccion establece las condiciones para la prevencion y produccion de residuos.
‘aplcabie a quienes Ia normativa sectorialon 1a materia dentifica como productores. Seré de aplicacién

los residuos generados por el promotor, especiicados en la seccion CP.Produccion residuos de la
autorizacien

“Todos l0s residuos generados en las instalaciones s gestionarén de acuerdo con Io dispuesto en
la Ley 712022, de 8 de abrl, de residuos  suelos contaminados. para una economia cicular y.
normativas especiicas que les sean de apicacion.

Los productores de residuos deberdn dar cumplimiento a las siguientes medidas:
« Identficacion y caracterizacion
— Caracterizacien.

Los residuos generados deberdn ser identicados y caraclerizados con objefo de
determinar su naturaleza y destino mas adecuado

La peligrosidad de los residuos se deteminar en base a la clasificacion establecida en el
Reglamento (UE) n.® 1357/2014 de la Comision de 18 de diciembre de 2014 por el que se
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Los residuos recepcionados no deberdn presentar ninguna de las caracleristicas de peligrosidad
establecidas en ¢l Reglamento 1357/2014 de la Comisian de 18 de diciembre de 2014, por ¢l que se-
susttuye el Anexo i de Ia Directiva 2008/38/CE.

Aigunos de los residuos incluidos en la tabla anterior tienen consideracion SANDACH por 1o que:
se precisa ademas autorizacion yio nscripcion establecida en Ia legisiacion vigente en materia de
subproductos animales no destinados al consumo humano.

Los resicuos anteriormente citados tnicamente serén admisibles cuando sean compatibles con el
cumplmiento de los crteros establecidos, respecto de la Categoria de Materiles Componentes 5, en
ol Anexo Il el Reglamento (UE) 2018/1009 del Parlamento Europeo y del Conselo de 5 de junio de
2019 por ¢l que se establecen disposiciones relativas a Ia puesta a disposicon en el mercado de los
productos fertizantes UE. En caso de que se rechiesen, siendo su iratamiento en la planta
incompatile con el Fin de a Condicion de Residuo en los téminos de la presente autorizacion, fa
fraccién siida del digestato mantendra su condicion de residuo.






